" ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


| ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ 
(ೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ)ಯಲ್ಲಿ 
ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುತ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂಶದಲ್ಲಿರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ 

| ನೀಡುವುದು) 


| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು 


. ಚುಕ್ಸಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (267) 195 
2: ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಹೆಜ್‌.ಎಂ.ರಮೇಶಗೌಡ 
3: ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :. 02-02-2021 4 
*- ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 
ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
7 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ y 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣಕಾಸು. ಸಂಸ್ಥೆ.. (ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ) 


ಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ : 

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾವ 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಿದ ನೋಡಲ್‌ 
ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 
ರಾಜ್ಯದಿಂದ 1 ಬೆಳಗಾವಿ ವದಾವಣಗೆರೆ 
3) ಹುಬ್ಮಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 4 ಮಂಗಳೂರು 5) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
6 ತುಮಕೂರು. ಮತ್ತು 7).ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ₹-ನಗರಗಳು. 
ಆಯ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತಖೆ. 


ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಗರಕ್ಕೆ 
ರೂ.1000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾಸ (ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಲಾ ಕೋಟಿಯಂತೆ |" 


ped ಘಾ ಸ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದಿ೦ 


ಮ 
ರದಿಂದ ಫೋ 


p 
G 
[3 


ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಬಿ) ನೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪಕ ವಿರ್ದೇಶಕರು, ಈ ವಿಶೇಷ 
ಉದ್ದೇಶಿತ ವಾಹನಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ .ಸಿಟಿ 
ಅನುದಾನದಡಿ, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ 
ಘೋಷ್ಠಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ; 


(Convergence) 
ಯೋಜನೆಗಳ 


N 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


"| ಸಿಟಿಅನು ಪಿಪಿಪಿ | Convergence | ಒಟ್ಟು 
ನಗರ ದಾನೆದ ಯೋಜನೆ | ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಾ 
A ಯೋಜನೆ ಮೊತೆ, | ಮೊತ್ತ ಯೋಜನೆ 
ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ | 
ಬೆಳಗಾವಿ 795.20 206.62. 2517.95 3519.77 
ದಾವಣಗೆರೆ 817.50 43.33 1041.26 1902.09 
ಹುಬ್ಮಳಿ- 920.88 116.5 532.83 1570.21 
ಧಾರವಾಡ 
ಮಂಗಳೂರು 995.31 707:79 248.61 1951.71 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 860.21 18763 | 33323 1381.07 
ತುಮಕೂರು 915.94 325.43 551.41 179278 | 
ಬೆಂಗಳೂರು, 902.75 955.00 54.04 1911.79 
ಒಟ್ಟಿ 6207.79 2542.3 ' 527933 14029.42 
9೨ ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ '" ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ನಅಇ 14 ಪಿಆರ್‌ಜೆ 2012, ದಿನಾಂಕ:15.12.2017 ರಲ್ಲಿ 9 
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ರೂ.205.87 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು 
ವೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. . 


ವೀರು "ಸರಬರಾಜು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು 
ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
ಸಾಲದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ 
ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಸ್ವಿಮಿಪ್‌) 


ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 
(ಕ್ವಮಿಪ್‌) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 8 ಹಪಟ್ಟಣ/ 
ನಗರ/ ' ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು :' ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ವಲಯಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಲಯ-1 (ದಾವಣಗೆರೆ ರಲ್ಲಿ 4 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ; 
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ' 


ವಲಯ-2 (ಮಂಗಳೂರು) ರಲ್ಲಿ ೩ ಪಟ್ಟಣಗಳು 
ಮಂಗಳೂರು, ಪುತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು 


.| ಕುಂದಾಪುರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


al 


ವಲಯ-1 ನಗರಗಳ ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 02 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 10 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಲಯ-2 


ನಗರಗಳ. ಒಟ್ಟು 13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ. 12 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 13ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು 
ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಲಯ ಸುಭಾರಣಾ 
ಯೋಜನೆ - ಔಯುಡ ಬ್ಲ್ಯೂಎಎಸ್‌ಐಪಿ) 
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು 
ಸೈರ್ಮಲ್ಯ ವಲಯ ಸುಭಾರಣಾ ಯೋಜನೆ- 
(ಕಯುಡಬ್ಬೂಎಎಸ್‌ಐಪಿ) ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ 
ಹುಬ್ಯಳ್ಳಿ-ಛಾರವಾಡ ' ಸಗರದ ಎರಡು, 
ಜೆಳಗಾವಿನಗರದ' ಎರಡು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ 
೧ಂ೦ನು ಪಾತಕಿ ಷ ಪಲಯದಲ್ಲಿ ವಿರಂತರ (47) 


Ca ಲದ್ದಿ TA 


|ವೀರು . ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 


ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುಸ್ಸುತ ಖಾಸಗಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ. ಬಿಯೋಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಪ್ರೈ.ಲಿ. ರವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ (30.5.2020 : 
ರಿಂದ 29.05.2021) ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೂ.461 ಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು 
| ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ- 
; ಕಯುಡಬ್ಯ್ಯೂಣಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಬಿ, 
| ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಮಳ್ಸಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ 


ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 'ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (0807 


| ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ 


(247) ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ವೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ನೆಯ 
ಸುಸ್ಮಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೋಳಿಸಲು ಮೆ॥ಎಲ್‌೩ಟಿ . ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, 
ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್‌-2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ » ಅಪಧಿ 
ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ 7 
ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ Design-Build-Operate-Transfer 


(0807) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ: 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 


ವರ್ಷಗಳ |» 


ತ್ರ. 
ಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ/ನಗರ ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | 
1 |ಬೆಳಗಾವಿ 804.13 
2 | ಕಲಬುರಗಿ 837.43 
3 |ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- 1206.97 
ಧಾರವಾಡ 
ಒಟ್ಟು 2848.53 


ಏಷಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ 
ಉತರ ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 
(ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) 
| ಏಷ್ಯಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) 14 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 130 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 
"| ಈಗಾಗಲೇ 119 ಪ್ಯಾಕೇಜು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2 
ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ೨ 
ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ: ಹಾಗೂ 2 ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತೆದೆ. 
ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನಸುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ 
ತೆಎಂಆರ್‌ಪಿ) 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಪೌರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಘಟಕದಡಿ 30 ನಗರ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 90 ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. ಅಮುಷ್ಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 
ಅದರಲ್ಲಿ 88 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಒಂದು 24/7 ವೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಜನವರಿ-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಮತ್ತೊಂದು ಭದ್ರಾವತಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 


| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾರ್ಯ ಮವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ 
ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಂದುವರೆದ. ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪೌರ ಸುಧರಣಾ. 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ. ಸಂಖ್ಯೆ: 
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1 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 
ಯೋಜನಾ . ಫೈಗೊಂಡ 1 
ಶಸ. ಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಸ್ತುತ/ಷರಾ 
1. ತಿಪಟೂರು ,ಹಂತ-2ರ ಒಳ | ಸದರಿ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಯೋಜನೆ ರೂ.2415 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ: 13.10.2017 
ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


| | | ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ 


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ಹಾಗಾ 


_| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. 
ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.5400; 
ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ (ಸೃಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 5 
ವರ್ಷಗಳ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.11.96 
ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
(ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು | 


2. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರಂತರ ಪೀರು 
ರಬರಾಜು 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿ) 
ದಿನಾಂಕ: 2542019 


| ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ i ' 
UO! tel [4 I 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕೆರಾರಿಸನ್ವಯ 
ದಿನಾಲಕ:' 31.10.2021 
ರೊಳಗೆ 

1 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 


ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ' ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 


ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ "ಅನುಬಂಧ-4' ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 


(ಆ) 


'|ಪೆಷ್ಟು; 


ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತಿಕೊಂಡು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; 


} ಇವೆ; ಘಫಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ- 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರವಾದ 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಬಾಕಿ | 


| ಮಾದರಿಯಡಿ 


| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 


ಸಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭೆಯಾನ | 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ 
ರಾಜ್ಯದ 7 'ಸಪಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಡಿ, ಪಿಪಿಪಿ ' 
ಹಾಗೂ ಇತ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ (Comergencs ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ, 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಘೋಷ್ಠಾರೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ- 5ರಲ್ಲಿ 


ಮತ್ತು ನಗರವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-6 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
`9 ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


17 ರಲ್ಲಿ 


ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ 
ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಮಗ ನಗರ ನೀರು 
ನಿರ್ವಹೆಹಾ ಕಾರ್ಯಕುಮದಡಿ (ಕ್ಲಿಮಿಪ್‌) 


ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ . ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಮಗ್ರ ನಗರ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 
(ಕ್ವೀಮಿಪ್‌) ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ 8 ಪಟ್ಟಣ/ 
ನಗರ; ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು “ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಕ್ವಿಮಿಪ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ವಲಯಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಲಯ-1 (ದಾವಣಗೆರೆ) ರಲ್ಲಿ 4 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ' ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹರಿಹರ, 
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ವಲಯ-2 (ಮಂಗಳೂರು) ರಲ್ಲಿ 4 ಪಟ್ಟಣಗಳು 
ಮಂಗಳೂರು, ಪುತೂರು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು 
ಕುಂದಾಪುರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ವಲಯ-1 ನಗರಗಳ ಒಟ್ಟು 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 02 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 10 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. -. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ವಲಯ ಸುಧಾರಹಾ ಯೋಜನೆ - 
- ಔಯುಡೆಬ್ಬ್ಯೂವಐಎಸ್‌ಐಪಿ) 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಲಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು |" 
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಲಯ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ - 
(ಕೆಯುಡಬ್ಬ್ಯೂಬಎಸ್‌ಐಪಿ) ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2008 ರಲ್ಲಿ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಎರಡು, ಬೆಳಗಾವಿನಗರದ 
ಎರಡು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ (247) ಬೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂ.237:04 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಮುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉತ'ರ' ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) 


ಹಏಷ್ಯೀಿಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 
(ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 130 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 119 ಪ್ಯಾಕೇಜು 


-| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 2 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


ಉಳಿದ 9 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 
2 ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮುಬಂಧ-8 
ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


\ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪೌರ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ 
(ೆಎಂಆರ್‌ಪಿ) 

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕೆಎಂಆರ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಪೌರ 
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಘಟಿಕದಡಿ 30 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 90 ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದಯ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 88 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒ೦ದು 24/7 ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ-2021 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
! ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಭದ್ರಾವತಿ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾರ್ಯ | 
ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ಸುಧರಣಾ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕಾಲಬ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ನಅಇ 211 ಪಿಆರ್‌ಜಿ 2015 ದಿನಾಂ೦ಕ:46.2016 ರಂತೆ 
| ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ಹಾಗೂ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 


ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ನ್ನು ರೂ.415 
ಲಕ್ಷ' ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ಹಂತ-2 ರ | ದಿನಾಂಕ: 
ಒಳ 13.10.2017 
ಚರಂಡಿ | ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಯೋಜನೆ | ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
| | | ಕಾಮಗಾರಿಯು | 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ I 
| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ರುತ್ತದೆ. 
ಯೋಜನೆಗೆ 
ರೂ.5400 ಲಕ್ಷ 
| ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
(ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಮೂಲಕ 5 
ವರ್ಷಗಳ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 
ರೂ.11. 96ಕೋಟಿ 


1. ತಿಪಟೂರು | 


ನಿರಂತರ 
2 | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು 


ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
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ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ' 
ಹಮಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು ಮತ್ತು 
ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


(ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಸೇರಿ ದಿನಾಂಕ: 
-] 25.4.2019 ರಂದು 
ಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 
ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಕರಾರಿನನ್ನಯ 
ದಿನಾಂಕ: 
31.10.2021 
ರೊಳಗೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ “ಅನುಬಂಧ-4" ರಲ್ಲಿ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ವಲಯ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ - 
(ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂೂವಎಎಸ್‌ಐಪಿ) 


ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವೀರು; 
ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ - 
(ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಲಸ್‌ಐಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, 
ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ- 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ-ವರ್ಗಾವಣೆ (0807) 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ'ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದೊಳಗೆ ನಿರಂತರ 
2447 ಒತ್ತಡ ಸಹಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ನೆಯ 
ಸುಸ್ಥಿರ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪುಸಕ್ತ 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ರೂ.8000ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಇ ಮೊತ್ತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. - 


ಈ) `1ಕೆಯೆ.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿಯ ಹೃದಯ್‌ ಯೋಜನೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೆಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 
ಸ ; ಸ್ತ ೧ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದೇ 
ಆಯ್ದ ಪಟ್ಟಿಣಗೆಳಲ್ಲಿ | ಆಯ್ದ ಪಟ್ಟಿಣಗಳಲ್ಲ ಪಾ 
ಹ § ತ pe ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮಿಹೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅಬಿವುದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹೃದಯ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 
ಗ Hs ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ.22.60 ಕೋಟಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಹಮಿಹೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; [ರೂ.1876 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನವು 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ; ಯಾವ ಯಾವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂ.10.74 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 4 
ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯು, ಪುರಸಭೆ ಸುತಿಯಿಲವ 
i ಸ ನ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕಿರುವ ಭನಹನ § ನ 
* 1! ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? ಪುಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ರೂ.೩02 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತದೆ: 
ಸೆ | ತಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಸರು ES SE 
| ಚಾದಾಮಿ ಅನುಷ್ತಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಖೆಗೂರಿಗಳು 3 
. 1ತಟೆಕೊಟ್ಟ -ಒಳಚರಂಡಿ 
| ' }ಫಾಮಗಾರಿ f | 
W: ' ಬಾದಾಮಿ ರಸೆಗಳ ಸಮಗ್ರ | 1 1} 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
§ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಾರಿಗೆ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು 
ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ] ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 10.74 ಪೂರ್ಣ 
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು / | ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
3 | ಹಾಂಡ್‌ ರೈಲ್‌ ಮತ್ತು | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 
4 | (ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ | | 
ನಿರ್ವಹಣೆ) 
ಸಿಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ -ಗೊಳಿಸುತಿರುವ 
" ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು | 
p | ಕಮಾಮುಗಳು | \ ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ | 
» | ನಾಮಫಲಕ ಮತ್ತು; ಸ್ರ | ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. | 
ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಸುಧಾರಣೆ ' 
3 ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ | ಪೂರ್ಣ 
p ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 17 ಪಿ.ಆರ್‌.ಜಿ 2021 ಸ 
Ni ಎ i 


(ಯಿವೆ: ಸವರಾಜ) 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ - 1 
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7 ಕರ್ನಾಟಿಕ" [ Wa 
ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬೆಂಡರ್‌ 
" ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕ್ರ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ | ಪುರಸಭ / | 50ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆ 
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4 ಈ | ky 4 3 ] f OR 3 { 
l i H H 1 | l 
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| \ | ಪಂಚಾಯತಿ | jp 2 
13 ಬಳ್ಳಾರಿ ಳೊಪ್ಟಿರು ಗ 'ಹಟ್ಟಿಣ | ೧9.೧3.2018 | ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
| ¢ | 4 ' ಪಂಚನಯತಿ ! | ; < } 
41 ಬಾಗಲಕೋಟಿ | ಮಹಾಲೆಂಗಚುರ ರಸಭ್‌ ' ; | RI 05035018 + ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
|| i 
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05.03.2018 | 


"2 | i 


0208 ood 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ; 


ಯಿಂದೆ 4. 
| ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ | 
ನೀರನ್ನು ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ 

್‌ದನಿಸಿದರೆ 
ಕಮಿಷನಿಂಗ್‌ 
ಮಾಡಬಯದಾಗಿದೆ. 
/ ಜ್ರಿಯಲ್‌'ರನ್‌ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಸಸಿ ಗಾರ | | | ಭೌತ ಪ್ರಗತಿ 
| I | K ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 
| ಹ | | i 
1 1 ಒಳೆಚೆರಂಡಿ ಪ್ರವಸ್ಥಯ | ; |] ಕಾಮಗಾರಿಯು | 
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(4 ಅನುಬಂದ - 3 
ಏಷ್ಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕನ. ನೆರವಿನ “ಉತ್ತರ ಕನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ದಡಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ನಾ ಬಸಿ — i — - 7 ಲ K — 
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= Belagavi Smart City Limited Rad ie: 
_ sO Prokd 

p KNEE Ruilacr 
1. Chmpleled Frojects | 
T [oseot } ್ಥ | 1 

a work deddr | Coinpleon | Actua Dateot PT ] 
Woon. |, | Couplies ” (ಗೆಷ್ಜಿಗೆಣನದ ರೌಸರು | 
le re ern ್ತ 1 
] 


js Even Global Sotuuoos Py 


Development Center 


[Procurement of 30 PriniigTor HeaR Fimue ON 3D FMR 
lsndheld 36 Laser scenmer for Tor Skill Deuelnpmen Center 


ಭಂಗ" ೧ompleved 
Kysu 


ware Coupled 


1 [progam 0೫ 03 | 20012019 Work Completed Hyde 
Media Drinking Waicc Kiosks (Phase) H ಹಂ © 280205 | 28 work Comakted M/s Manohar Hathod. uyagun | 
| i 0 038 1 9120 ವಾ ot ar 
4 ain ucacer harvestiig & Composing Faciily in Paris i ee} us} Nee i Ons | NaI Work onpleicd {sips Prasbont Stunts Febegss 
i l - ರ 
<n based Parr Fat orden I~ TES 1 DS SS mpi RAS 
—[ipiars Tos shelters wis rhc is Ey nase 15 Bs Thane } ¥ f sus Nags Bhutan Reddy, 
} p 4 ps | 20R © 201123 ಹ ! ಗೀಸ, 
58> [orn eccar 300} 19} 0020 | outs / Work Comlcted | few 
; F ್‌್‌ T ನ 
6 ‘Behabiltatuon cf Stay Cole ೦74 us | oxen | 30092 10092010 1 Work Completed {31fy Smee’ Shurgeppi Bclag2 
[as ಮ + - ——- - Ss 
3 [Mee Parkes PRISE 1 Wats, Rody Check Darn 437 395 | 10212017 ; 30072080 j 3607205 | Work Completed M5 Wasnt, Vyaynpar 
gS Cli hms ase Pats {| on ost i 21002010 | 3007209 | oo7zo9 | Wark Completed M/S Roklade | 
f j 9 | ವು 
_ 7 7 ಸ 
9 [Smarties rooms hse Pari D 330 { 2102209 | 20052019 | 3007205 | rk Completed } M/s ¥onwat Solutions, Mysore } 
ge Tau Ernie Pala ES f r i | i 
\ Hl { } H { Ms varagta Lecn, Barese 
y | ois waa! i psmxananse.targavre 1 
ivf | 30} am {| oan 820 | fe 
| i H | 1 | MTs bacgaoe 
lt i IN ್ಥ i | 
fn ja | an I ROTO © Wm { Completed | Mpesntsr Ad bangslaus } 
fw Sonacy vending machine ind Incenirmor K |u| en | tors | 1500102 fl Work Carmpleted | sustaemowek | 
H ya [Desiopment of Smad Claud roan hake dor KC | 03 § a2 | 20 ! 190520 Work Completed | waBesautuer | 
¥ Torciopmeni ol Sman Classroom Phase i PaRB A fy H H l 
i H | ! i | 
! | 
} 34 143 1904205 Werk Completed | | 
1 j y | 
H lacecinmat of Siem integral for estaMichmrnd of Cnmman 7 p SE ] fy | 
| Cound 8 Contre) Centre | sete x0s. | Werk Comptes | 1 
(2 ಸ H satis ಸ j 
| fCommand and ComrciLemre Buliding | H H H H | 
j | { 4 hs ; Ay Uday Kamar Ctnagsder, 
: pS ೧೫ “Nc Fok Compiets Vs Uda Kamar C Hector, 
| 1} | as | ಗತಂ ರ mpietcd | Cl 
| j ; i f 
; A ಕ i ಭಿ 
f i H H Ff t [ 
4 | i 
{1 eh Hl rss ed ; | 
| j i | p | | 
¥ H l F » 
[ [Smart Bus Shelters (PAN) have fl ij H r 7 | 
i» 2%! 4 Ff 284 ori Compietad H 
i j ; j j Womapor } 
fw Renda Driaking Water Kiosk Phase } 060 | ns | seas p whisk Completed { upssEea. | 
h ದಾನಾ po T j Ba; ಫ್‌ : 
30 Je ated Pork Developirent Sat af Cree 10} 097 | 18102 r& Completed i i 
f Teme Sad Pow becopment Tapa Thich p K AE ಸಾ § ಮ ವಾ 
fn] r F eee pire eer 
+ 0 [SmanBusShalier Phase fl | se i 4 | BAS oer Work ompleied ಸಾ ನಯನ್‌ | 
; i l i ಸ್ರಿ err j 
T l I | 20820 | ‘ 
23 [Procuteseent of Traltic Signals under TMS | 300 |  2RO2SMS Revised | F0vkza ! 
} { { | 32109 ; } 
[Rehabilirarian of Plgs (Compound Wall 7 pe ಸ್ಟಾಫ್‌ 5 
Frocuremens oi Kabob lab & Ekcironic Iab fo7 SK Geocloprmene T I Ak ನ ri ) 
15 jcemer ~ ie {1s | oo 3 4 omplend Wfs-Acun Teegrmat, t 
Fp j | | 4 | FM 1 
hear based Pack Decdopmant Patwardian Tagoat p i Fl y= ಸ ನ p fl 
| } 150 1 13} 1610209 pleted | | 
Meme hwed PD ucopm ent Sand Mogae | iso | i 3912010 | yoop>ocs | Work Compleed ; \ 
ಮಂ Ra ಪಾಸ ಮಾನಸಾ 7 ನ ್ಯ : 
28 fin Gelagav Cny Package-14 | 314 1 16.10.2020 | | 
A ನ { F 
ferecusement of CNC Milling R CNC Turning Machine far SFI Jj | ಷ f 
| 
I I H 
H 1 


Precutamen of ickiap compiter, LED protector, Smart Board. 


31 visualizer for Snlart Board etc for Stil Developmens Centse. [ss ul R 
| } | 1 
i fk li | 
“Toul R {gos 1 ರ್‌ 
[ hE Daren! | 
1 SINo Ipc ut tic ಛ Completion } Irahabfe dute 
[| Mine utuk Srey [NA ence | oftemlains ಲಾಗ ಅಟಟ 
' p { comma 1 
i | | 
i} } | ' 
vt ‘ | ; 
p> : 
H i 4 H 
|} ' i ! En 
| | ! ih FUL) 095 72 corp: 
PConsiructiss of ven Smart rexds ak KETCL read snd Mandal road 1 
L h 301207 | 1 


| [i¥oatien sctubed) 


f 
1 
i 
| 
} 
! 
1 
| 
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ouplcicd 
1S 905 ro cong 
pleted 


“ಡೆ 


ids ax Dharmanath Ares {Pb age 1 {2} Type [niin 
2475 hn 


It Sau pce 
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y Bux Terminst- CBT 


0.102028 


; JAD of excsrsiion ors Conia 

| 914203 toncings comple. 

; Fons uf oetaining wal up to UGE lect cong. 

; [1693 ¥iColumns up to slab beam bonam compicses 

; JLGF sb concreting completed up lo 1st exp.fsion jeint 
| jfexcept defeuce area}. 

H Subway concreting completed. Subisay eiansion works 
; 3012202 [onder progress, 

j [Substsuctune works en progress, exit ramp works undee 
| progres LF & UCF slab reinforcement and shuttering 
H fiwerks in progcess beyond 2nd expansion point. 
PHYSICAL PROGRESS: 28% 

FINANCIAL PHOGRESS: 23% 


# | Kanbarg) take reuvenatan & recreational spaces 


| 
} 
| 


15.30.2018 


Mj Apcorca Cora €; 


1. Construction of Compound wall-Compleaiup ie 
plasteping vnrks. 
3 Ghats anit Key wali Ghats RCE Work Complete, Key 
‘wall construchon 1s 1 progress 
3 Paha Earth work for pathway in progress 
4. Watch Tewers, Aruphilheate, Gazcbos-Seructural 
K works campleted. 
5. Fad Kiosk, Publis Toilet block Building Finishing 

jaorks in progress 
jé-Cuaed Room, starcrooms-RCE Siructurs) works 
leomplete Maonrs work in progress. 

AYSICAL PROCRESS. 80%, 
FINANCIAL PROGRESS. 42.544 


'Smars Roads st Srinagar Arca (Package Il) 
5 Ja Typetwilh Ducting} 85Km 


04.10.2018 


200%) compicted 
54 108.2%) 
Median: 5900/0754 (95 114} 
25.05 2021 UCD: §8V0/3700 Lc) 


8 Type twicout Ducung): 5.43 Km 


(88 Type (without Ducrngy:1.57Kro {NOPE 2700/3760 (73,8%} PHYSICAL 
. jPROGRESS:07%K NANCIAL 
NR i PROCRESS:50%, 
ae RoxdcatShahpar Ars KS {Whi Topping 445 km) 74.5 Km cormpleres 
p ‘mart Roa pur Area (Package {$009.6 kri)-5.5 ken comapletest 
6 [STO toriiamats Circte, Veg Market Road, Kupileshvar Colony. SPM 31122018 28052021 Footpath :3.Skm/8 B7OKm progress ps Way Shickumar, 
Road. Mahata Phote Road. Sukrawar Peh Road} - {PHYSICAL PROCRESS:70%, 


FINANCIAL PROGRESS. $1% 


{man Roads al Pinkv:ad: Area {Package V] 


Nanavaci Road] 
4 Type (arth Ducuag}. 5.65 Km 


(Congress nad. Mondoti road 1 1: gale, Mandoli road to nd gate, | 


Congress Rd: While topping rompleicd an Sher san 
200m of SWD works pending. cycle track completed on 
LHS. 800m of footnath works pending. ducting works 
‘rompletrd 

{Mando Rdto Ls1pce Rd: White topping & dan works 
complctcd. 

IMorloll Rito 2nd ear Fd. White topping & drain 

- 31032031 works completed. fouipath works cormpited. 

i Namavcad fu: White topping completed, drain works 
counplved. paved shoukder :vorks completed. 
pElectical works. Road markina K sienage woris pending 
IPBYSICAL, PROGRESS: 825% 

IBANCIAL PRUGRESS- 65% 


8 [UG-LF Cabling Packags 1 (Seinsgar Nagar] 


31.42.2048 


155 Nos Pedder Pir ar imdind oh of IE ನ 


Single Spun Pole Pranstormer errerhon ou site is 17 
iNoa. cutuf 17 Roc, 
PU LT cable Lapa ir 159 kms out of 134.2 km 
[street ugh irstalled 210/400, 
30033024 $sureet LIght foundalion. completsd 
| PHYSICAL PROGRESS: 985% 
| 
I 


FINANCIAL PROCRESS: 90%. 


9 UC -LTCabling Package ti [Mahantesl Nagar} 


| 
| 
| 


31 


[200 Nos Feder Pillar ace stalled cut of 500 Nor. 

{Single Spun Pale Franstorme errection on site is 21 

Ios cut of 21 Nos, 

{UG UT cable ved is 109 kms puc of 215.2 ko, 

{Src hglht installed 250/416. 
30.03.2031 [street Ugh toundaion. completed 

PHYSICAL PROCRESS: Ant 

{FIMANCIAI PROGHESS- 30% 


19 Juc-urcs 


ug Package Ul (Anjaney agar} 


34222000 


ila A insulied nua 298 Nou 
Sage Spun Pol Tsansformer ereectinn on sie 1673 
Nus.out of 19 Nos, 

UG LT «able Layrd 1s 145 hms ous of 102.48 kins, 
30082014 Sioctgteinctailed 170/432. 

Stree Light ioundatian- completed 

{PvStcAL PROGRESS: 75% 

FINANCIAL. PROCRISS: 705. 


SL Surabm Hotel HMY Package 


Censtswtion of Cycle Truck and Foutpath from Ashoka Cucle (0 


[ect ack 50° kiny5 07 km compiced 
Footpath (5.07 kun): 507 kms completed . 
31 0202s Painting Work - in progress 

IPHYSICAL PRUGRESS:95%4 

[FINANCIAL SRGCSESS: 65%, 


[ 
I 
li 
| 


itentzge Hark - Phase A 
* 


} 


f 


Deveiopraet of Path ways and coficeolog Patong 
T5514 works lot the Pathuays campleted far 2100M. 
FFathwaS sub grade works Im pronretk. 

fz Constructén Open Air Theatre Site Clearance 
lcompiricd 

3-Tosiut Hock works in progress. 

{4 Pavillon wurks 9 Prepress. 

otbridge in proksess abutiment wark coroplsted 


801220 $4 Fencing wesks in progress 
ieveicpraent of Pathssuy's and Rellesotogy Pathivay- 
v5 completa for 2100 H, 
PHYSICAL PROGRESS 4b, 


LaNCtAL. 


omnes coupleied 
ing wall wa sound Racr lee! 


shut eancze 


oaccment sud concet ns 
‘paneiDn Vii. 
rss, 


Pesce 


M/SSouksdsdnfraiecs. 


Mf Uday Snivkuenst. 


Mis KKB Engnecnng 
Cunssucvon and Fue Led, 
shukpel Dat Vader 


M/s login Elenite, Belg 


fs [opin Eecuicals, Relsgasl 


Ms login Elexacals, Beli, 
} 


Mpa Makan ¥atturel 


fs Bev Enpneers. Mumba 


White Topping of Reads Facknge-1 [NH {Near KLE Hospttat) te 


4 
| 

348 
\ 


16082000 ; 


4 Fon completed out of Gok. - 
jMediae, 25K Completed vot of LOM | A | 
ts D-5 0 km comipleted oul of 7.FUkss. 


aed 
ied WIKLS Cneraesicg 


Censection and Pe lsd 


Korgrati KH] 


| 


11.07.2020 


thar Circks, Kohagss Crcle to Sass Cheanarnira Circle. 1802039 i | Feu 30 kv camlis \ pale 
[4 Sangolh Rayanna Circle] | \ 
{Molhapur ree ನ್‌ ರ £ 4 4 { pe IFINARCHAL PROGRESS: 68% 4 
} H i ! ! 1 | 

; — , 2 ಗ y TTT \ 
H f { i j rer: 13207 1520m competed | | 
} l {0c :1840/ Rom completed ! 


sete track : 560m 1120 [ormation carmpieted 
| Fooipath:1740/3120m focrvauon complsicd 
{UGLY Not et sarted 

ನ ಧಹಾಸಲಟಂಗ: ಗಂ! yt ಕರುಗಂತೆ 
POC: forriabon complied for 1280m/ 194m POC 
completed fcr Sstrmt 
feeysicai Progress: $5: 
{ Ftanaficial progress: 50% 
H 


Ms Somtosh Busktseed Inffo 
ಧಂ 


j 


iConstrucuion Foot path and Cxck Tesch [NMV) Package:2 [Baume 
Road 9 Ganesh Tempi via Hamman Nagas Circts arel KLE Sthoc 
road) 


pe 


3485 


02) 


ISD 7700S my 7850 mm completed 
{Street lighl: footing work completed 
pte wack: 170/9000 completed 
Foopath. formation Work suaeied 

[Avenue plenteiticn: Formaion work starird 
Bus Shotter: U4/04 frame work completed 
Pyleal Progress: 30% 


Fianancial progeess: 15% ki | 


Mp Somungouda STacl 
Visyapus 


{18 unctionte Ataris 


Sowroomt 


Wea 


oye Frc Fibre hm sompited 7 
Swe 1.5km/1.79n caiplted 

Hruoipath:1 Gon 1. SE carpeted 
{PINSICAL PROGRESS: 53) 
|FINANCHAL PROGRESS:25% 


js ¥radsepCerstruchcns 
Husballt 


fi 

in 
f 

{ 


| [Development of Mahatma Phule Garden. Tlavawadt 
H 


1207209 | 20220 


Ty Constructon of Thersty Bulking. 

2. Conntructinn of Amphitheatre, Gazebo. 
3 Speciaineedks Children play Aven. p 
4. special needs Children sensory garden area.” 

" 15. Landurape area, Chain link Fencing § x 
5. Deswlopment of Pattyeny for Mornirg watkers. 
12. Lanetscaping and plantation 

8. Pe eps ೦ನ ಮಳೇ: 
19. Gym equiaments of aduts i 
10. Animatcour 

(52. Gard cours and compli 
{12 Grate with grass at load court 
IPHYSICAL PROGRESS: 75% 
SFIMANCIAL PROGRESS: 70% 


t 
/ 
i 
| 


0/5 Pradeep Consirucuons 
Husbalh 


26 Batery Operated Auto Rikstius 


a1 


j 
erotmary Senuficaion im pines £ 
H4W applicstion recelred Hf 
{3 applleaions shortlisted 


Me Kinenie Gretns 
{Nouficaon issued upta 33.13.2025 


j 
| 
| 


21 Construction of 10 Bed Hospital at Vadagaon 


| 
f 
j | 
] 


30072089 : 30043620 


YElecuscal conus work completed. 

‘imternl plastering works completed. 

{90% of external plastering works completed. 

{40m of footing works completed. 

{PHYSICAI. PROGRESS: 75% ? 
IFINANCIAL PROGRESS: 26% 


0/3 BB Pati Mukkesk 


} fivnite Topping of Koad Packogo:3 [1. Ashoks Circte- Sagi 
Raganns Circle Kittur Chanamma Circlerizgares trecleoge 


lcurcte] 12. SP OMice wo Dhurmanath Circle] 


೦3 


7 ord 


| 
| 


TSS hon completed cuca $F kon 
“PQc-0.82Hrn IRS] out of 0.82 kn (SiS) 
iMedian: 34Km Compkted out ol 47Km 
{500,75 km complesed out of Zim, 
230 5 0.6 kre completed ou: of AIK 
Footpath: §.2¥on/3.Jkm completed 
SPHYSICAL. PROGRESS bik 

EE CLPROC RES: ಹ 


MUSE LS Lngineetiog 
ರಂಲಟಟಲುೂಯ ಅ 2 ಬಲ, 
npr Fin vad 


2OATOG ! 26082000 


| 
| 
| 


203) 


£142 Nox. Fedde Pillar are installed oul of 165 Hon 
Sings Spun Pole Teansformct errection on sis 2 
Hes. our 9f26 
{UG LT cabie layed is 85 kis Out of Ba Z4 Fin 
Sueet igh mstctied fz ns ou of 19 Hoy of 7m and 
Fotis of Smnc sweet light poe, 
{PHYSICAL PROGRESS: 73.32% 2 
{FINANCIAL PROGRESS: 67.26%, 


His Arvind Elcctriesb_ 
[on i 


fucuT (Package 5] 
Shanti Nagar & Shiv 


fonv Area 


#53 643 


27.05.2019 


305.2021 


fotos, Feder Bias are Installed cur oTt75 05, 
Single Spun Pole Transformer errecuen on site is 24 
iNew put of 25 Hon. 

luc LY cable lay ef is 53 hom out 0f 30.25 kms, 

{Saset ght insiaDed are nfll out of 47 Nos of Jnr snd 
736 Nos of ur auev fight pole 


ICRLIS 57.2 


His Arvind Electrics 
Bingskore 


pactage-t 
harsiiin Colony & Banoniadi 


1 ರ H 
ol Trarsormer erection of 5 p 
Nos. cut ot 26 Nos, i 
Juc Lr eabls aed is 68 kins ou: 0196.4 bens. } 
Stree High insutled are mil cut 5 28 Nos of rt ard 
264 Nos of mir nireet hen pole. { 
PIYSICAL PROGRESS G55. 

{AIMANCIAL PROGRESS. 61%, 


WU LT [Package:2} 
Bed Pailsyay Gate tn Ue Bailes pole Arc 


UTI 
Are) 


Kare 9 


“PH Road 4 Lal Rhodes Shy 


rare Insoles ut of 760 No 
Pulc Transformer errecuon on sie Is 20 


[es ‘ed 1x 55 bras cut of 7 
ct hgh ivslutlcd are rulf but of SU Nus of To and 
244 Nos of Sener strcel ght pole. 
ICAL PRUGRESSIG4 530 
p ANCIAL PROCKESS:65 63%, 


3Yfe Asin Eieeiricss. 
Ueeysore 


| 30.05.2021 [5 
! | IY 
| i 
i 
3 Fn ios. Feder Fil 
i N95. outof 14 Nios, 
a6 e0 Sires ght insta 


Single Spu> Pole Transiarmer errective on site js 10 


‘CLT cable layed £58 ms out sf 
ied ural vu wF96 


| 
| 
wrnerenes: |} 


i216 Hos ot uate sien lel pole. Berguiore 
“PISA, PROGRESS 64.83% 
ನ  PROGRESS-64, i 
Nov Fodder Pillar 2:¢ insilicé ou of ನ್‌ § ನ್‌, 
Spun Pee Tranter rredinn an : k 
cu of 18 Nos H 
pis Edis 4 pl 
Sets ght nse re Alli outs 5 Sos A 


1 | 7 ಸ ಹಾ 2 
| f ; p [170 Ns Feller Pill are Fst om efi Ror Fs 
! \ i | ; |Sinele Spun Pole Transtormer erection wri sites 05 ಇ 
| | ; I fio cuts 15 Nes. ಜ್‌ 
JUB-LT Cabling wah n k ki ! | / {UG LT cate lved i 9@ kone ou of 324.61 kgs, pe 
ಖು Ng wlth Decoratve Poles {PAN} Package 10: Banko } | Js '್ಯ: 4 
irda w paiva Cast i RN ಮ 4 [Seth nstatied are silt aut oF 178 Nos dT ana h 
Jasveshwar Circle (Khuhzgy | MRS | 2606206 } 30052021 {116 Nos of Gntr street ight ple. Ws Aniod Eleances, 
; } IPvSICAL PROGRESS, 57.49, 
1 : F JPRacass sua. - i CEN 
el | | y 
/ } 266 Nes. Fodder Pilar are instsfled oat or 155 ನ್‌್‌ 
li | | {Single Spun Pole Pransfosmes erection on vite 
k | } ] Nes. ow uf 20 Nos, p L 
30 {OG -L5Cabiing sh Decorah Poles (PAM) Package 11: | po j i #UG LTcabie layed 1585 kms oun 01 47.03 bons, l 
f Basveshwar Circle (Khasbag} to Paso’ Ford Hossul - { 64 i 674 I. moe § 208202 30052021 ;SUcet high Instafled are nil nisi of 16 Nos of 7ntir and Mis Amind Electricals, | 
| Hl H | | { 133 Nay of 9muy siteet light pole. f Bergaiort H 
| [ i \ | {PHYSICALPROGAES Nanci 
i | PROGRESS 40M 
R ಕ: [ “1 | | £4 
/ y { f : pCariage way: 1508/3265 compl ನಸ f 
38 [Snore Rond with Paver Blocks a Shand Nagar (Package 8) 0 § so | our 31012021 [SUD 6238/0234 ontrs completed PHYSICAL. f 
} | | ES PRRCRESS So FINANCIAL PROGRESS: | 74M Cansrrucnons. Medal! 
, 4 af ಬವ i 
K ; [een vere _ KN 4 
\ l | (Concrering for cycto wack completed 700rn/ 750m | 
f | f Footpath: 
; Hi Fixing of Kerb te af Pavers i 
ih Gate ta Berukn Factory: km 3 4 300209 | 29003020 SD: Compiered x 8G Codre. Belogonl 
No of Chambers 85/85 
/ | PAIYSICAL PROGRESS: 75%, 
| | i i j FINAHCIAL PROGRESS 45%, ; H 
i I { f 
Cl | _ | i i | 
_ | MH ಖ್‌ p T y f 1-Preparaton of Sculptueez- Preparation of Scuiptures 
| isin progress ್ಕ 
| | j Building Renovaien: Sitz clearing complete, Buillirg ಇ 
33 [Hectuys Park - Phuse 1 i | 2 20% 4122025 eo Coneing in progres 
38 USF oko | panznio | 0512200) Respir works commenced far greund oor sncisnar Nghe 
| I | roofsiab 
| H » i PIINSICAL PROGRESS. 20%. 
j FINANCIAL PROCRESS: 0% | 
{ - | _. L-—— ಕ | 
& |] White Topping 1 146/UT4Chm complied Fl } 
x y H k Finishing work Bin progress | 1 
i Sman Road with White Topping a1 Anagol road {Big Bazar Td J X i ISWD : Raising of the existing drain to PQ: Top isin H i 
ನ y Kd 5} ws 20 ಸ್ಥ H i 
Medical Shop LP: 9}: 1.146k Is Ff 33 1910 2019 Funesazy Hrrogrcss. 378 Per ಔoವineers, Mumtar 
hop (Packago 9}: 1-tH4Gkm | K I IGGD > RMS Completed.LHS «5 in proeress K j 
j H ! H i PHYSICA. PROGRESS: SSK } i 
L Kl } H j 7 “FINANCIAL PROGRESS: 10.31% f ಓ 
f | yt y fCnage wa? White wpping T2A3 FAO § 
i [ i Corn 
j | j i f K SVD -Complccted 
[Smart Road ich White Topping a Vadgaon Road to Mahavcer ಗ ys Te ST Mi ICD; In pengress. 
{3 [mene ‘asp wor | ccs | bio IONE IER SURLY: compied WsbesEogineese Suman} 
| H GGT works in progress. j 
| i | ‘PHSICA!. PROGRESS. 60, 
| H f H ANCIAL PROGRESS: 20%, 
T H l foanagc way: 202327 35836 Sy my mpd J i 
36 [Smart Road with Pacer Blocks at Tilolovadi, Yivckanand Colcny a > ~ [SD : 41004860? mss completed | 
56 [gM col (Pl) 107s | 8 j [PHYSICAL PROGRESS: 73% Ws BC Code, Bela: 7 
‘ lp: 
] } p f j _ 
l 
| i 
| We | dian Consicucton. 1200 M/1420 #1 
hice Tapping af Reads Package:3 [1. BOI Circle - Hath Pai Circle { Meda Cons 120030]1 ಇ { 
37 ;VadagaonCirete-Hscahind Sociey-APD Cross-Titakawadi First 324 | 2. Fuoipsth work ting of Kerk ed WHA he keel ಸ | 
{ nth Pai- i Bal oarex Ci inprogses | ಗು | 
Railway gate] [2-Nath Pai- Kasturbsi Batikashram-Gaavcs Circle] H PROCRESSOK FINANCIAL j 
R೦೦RESS: 32%, | 
ಕ i } } 
) fwnie Topping (556 #y: 
; A SUD (560 m1)” 3000 RAS completed 350en RIS 250m 
' ; Lis K £; 
| [| ilbiliry Ducts Const uction of Uility Ducts under 
38 [White Topping af Roads’ Package. | Rank nfindis La Old PB Road] 67 pe 15209 | MSIL 1 322202 joes # hSSMdomuchanl 
i jLaying of GOOmm dia PA pipes undir pragress 4 
{pusicat. PRoGREss: 255 FINANCIAL 
| PRACRESS) ; 
‘i f ಣಿ Kei Carnage way [Paver Blok 50518 sami 52 37858 son ನ f 
ead with av: hast Nagsr, Kaplicshs: ; 4 ois completed Nfs EG tarde. etapa 
33 lpm [i ಗ [EYSICAL PROGRESS: 78%, FINARCIAL. 4s EG Wossc. helps 
1 ನಿ | | IPROCRESS: 37%, _ 
| i j < Ks 50/3060 completed H 
| } . tlre 240m completed 
H cle track ; formation work suarted 
{uso Noryec strated 
} qo [SmastRond wih White Topping at Hotel Milani to Candhi Statue | aces | 3001-2021 06-2024 ‘Footpath ferme | ssp comricnanc-sivelhe 
Harsha Showroom( Package 19): 1.73km | 4 H | 
l FIMARCHAL I 
K l , R i 
7 1 H H 
} H 
41 [Construction of Rvads wh Pave: Hochst Saghrendra Colony 7 5 RMANCIAL. | 
(RC. Nagar) 1n Bciagavi Ch Package-15 \ 
ES - 7 7 
i 
12 |Consiructon oi Roads wat Paver Blovks a Arun Coloiy (KC. | 
2 [again Belagavt Cary Package-17 f 
—l —- —— % TR NT ] | 
! Construction of Goad arith vcr Blocks al Shit agi Balance | 5 2728/90 meonpkttd | H 
43 pads (North sude of Matalina Ful Rox ull Nallafin Belagavt 489 399} ರಿ 5, ಆಲ FiNantia, i 
chy Package-18 f | 
f > ಜು peyeee j i 
H {construe uon of Roxas with Paver Blacks Shastri Nagur-Hatance f 1 4BYm comp: I | 
+4 Road (Eehin Nari Theatre § Gedse colony areal in Delage $82 i 2012020 ; 
lary puctacc:19, H iE 
=] § y | 
| \ | 
\ k 


Lome 


with Paver Block ot Ri Bunmirma 


y Pacey 16, 


FFT doom SO Semi 
UGLT 1070/2160 completed ¢ 2 
-32z0 | 0208702) Pavers 180m/630 m completsd Beane Conurecn. 
,PHNSICAL PROGRESS: CN 

FINANCIAL PROGRESS: 14% 3 


[wo 2064/2064m completed 

SUGLT 1641/2084 tn completed PHVSICAL 
34022021 [PROGAESS: 60% FIRARCIAL 

9R0RAESS 10%. 


Construcuon uf Roads wth Paver Blocks in SY koad-Chudambar 


Nagaja Betgavi Cty Pacnge-20 


T 
} 03.03.2020 


Conuruction uf Hands with Paver Block in Chidambay Nagar Part- ; 
lin Helagrvi City Pacge:23 


Ne Mak 


ಪಟ 


೭೧೬೨ 


i 
| 
| 


[Ee 

1278/1778 mus SWD compisted LCLT 3104/1770ne 
pleted PHYSICAL 
iPROGRESS:66K FINANCIAL ks 
PROGRESS: 23% 


aver esd TU 4A/5 L044 Sqm Completed Drain 
(recto ‘812719120 Completed 

0 [om 
IPYEVSICAL PROGRESS: 20% 
IPROGRCSS. 51% 
Morera AmG WO complied 
[PHYSICAL PROGRESS: 28% PIKANCIAL 
{PROGRESS Nil 


[cowsirsectton of Rok wirt! Paver Blocks i Chidanbar ftagar Part- 


17-03-3 
ifn Belagav City Package-24 17 


10-12.2020 Ms Manca Rathod. Sul: 


i 

fl 

| 

54. |Consucton of Rone wach Paver Blocks at Aan Canamms | ಸ ಸ 

i 
1 
i 
7 


Nagar 2nd Stage part «lin Relagxci Clty Package: 26 


construction of Raas wk Pave Blocks in Mricpunjays Nagar in 


702.2031 
Baga City Package 21 


12.04.2073 


2 
fe: 
3 
F 
೫ 


TCarriageway:200/1173m completed 
f2074/2340mts SWD completed i 
JUST 1641/2064 completed R Nagao Belg: 1 
"HVSICAL PROGRESS: 60% 


” Worettuctior of Roads with Paver Blocks sn Chidambar Nagar Parl 1k a 
83 4-06.20 | 2303-202 2335-202 
2 [in Delapvi City Package-22 4 


w 


{ H t INANCIAL PROCRESS: 10%. { 5 
F T F [Dra work in progres 1768758 Uam § H 
H H H iPaverstsid 2339710680.90 Sq-mis Completes j 
§ [coxsizucton of Roads wick Paver Blocks a Rani Channamma (PHYSICAL PROGRESS: 35% ಕ: K 


2-06-2080 


ದಜ ಭಟ 


Nagar 2nd Stage pat -1 In Kelagari City Parkagc- 25 IFIKANCIAL PROGRESS-KHLL 


eainiiig wall waits completed 
jase peparationlor laying pase becksn progres. 
Jectrical works pend 
MYSHCAL PROGRESS: 73 (ANCA ; 
PROGRESS: 34435 | 


Web kos 


18 months for the completion nf building and & months 
Ianter the building is cocapletd for ICT work. 

HYSICAL PRGRESS: K 
WARLIAL PROGALES, HL 


upgradsuon of Gov iy brary into Hitech of Dugiua Library 
(Prvse-l- C7} 


¥ 


; [TTT 
‘ poo}250mneRHS} drawn swark cemplered 
{ osaezos [S004 7SUmiLG Jol woes nmpleicd 

; AFHYSICAL PROSHESS: S05. 


FINANCIAL FROCRESSI5 


{san ken wich Wiite Topping 5 Asoka iret a NH in flav 
ICily Package 32 

} 
i 


56 


934 03-03-20:0 


ed ui 
Fsite Survey curated 
{ CA]. PROGRESS: 02% 


s2 INyiTZonch Hawkets zoncAPAN) [) 
j i 
F 


MCU Sade 
Kavatasapt inuntsrion completes! 
0202: [5 3scheolscomplaed 

APINSICA PROCRENS) $25. 
AuROGRESS: sil 


% } ; 
[Peoviding baste lacluty 20d upgrading infrastructure to the next 
devetoced sman schocts in Bega Ciry” 


ಸಟ 
Suregomd 
3% 


[onmaniig of crip roars ome ಚ 

16 ons. ct lowing concreting fu) Musk comileled. 

[pi SiCa1, PROCRESS: 05%, EINANCIA), 
|*RoGREs: Nia 


Workorder sued on 07.10.2025 T 
Isc Suey compkied | 
[Procurensent of Material sn progress | 


orkordet sued on 3115026 H 


Wom orde eenedan 1D 


Deveiogmenl of Anganawad: at Belg Pori-d 


} E } 
Hl 


67 limpcovement ci Gudere 3rd Parks at Beiogns 


ii, Tendeting Suge 


§ i 
F we: hae Dste oe ಎ 
1 ಲಂಡೇಗ ಕಂ! © Be p { 
i subanssion { I H 
H {Procurement of mechanical sweeper machine {Oo 10.0೦2020 H ನಾ 
i i 
2 iSmmart! Classroom Phase $¥° PT) 5 
ಮ ; ಮ i 
| | | Jon 37 220 K | 
Hl » ate submission bie:2 1.0.20 
My Me X jr date submission bic:210).2028 | 
i H § 'ಶಾಂರಗಸನಸ ರ j 
L H [ve f 
§ ನ f 7 -T i Mt 
Teel CER | } 


we Projects excecding 930 crores which will he aKen wp from the savings amount 


WER Suge /FR Sage 


\ ್‌ i j {oon apecoca | Teocie | 
Nase of she Praject > SUPCos | DiRCosr | | peal Preseht Status | 
A 3 ) | Hl Tendering j l i 


Foes 
Grand Tosi SCM 


Pate 
Compton 
sper | 


actuat das os } 
Cempictlon 


| 
Work Oder | 
dure [ 


} rebate ete 1 


{ ofcompletsn 2 


7 ಮಿ 
i / 
1 {Energy Elicicnty-LED Si ಸ K jo issued 00 94.11.2020 
AE _ § 
E Tora TY 7 7 pf 
SLNo Name of the Project > ್ಥ -Preesotdands 
ender ci Esaction f 
} NIT issued an 10-12-2020 
1 Jl Holiy Facility Centres at Dharmrath Circle 1484 j 9೬25 10-12-2020 15-01-2024 Last Date for sabmission:15-01- 202% 
| 1 Frechaital Bud Dpenisg. 18.01.5631 
ಪಾ 1 {No Bids Recieved -To he reendered f 
] lj i ais ] 
; | H } KIT sued 02 92-01-2021 H 
2 {Solar Kot Top. Phase! i332 f asolzon | 93022024 [ian Daterorsubmission03.02.202) 
j 1 § Technical Bid Opening: 95.02.2021 
| | Ficanaciat Brd oper:15-02-2021 
{ {Tender cum Eaucion KR 
j p ET 1ssucd on 11-12-2020 
g A Last Date of subrission’19-01-202; 
3 [mui [ ahit ¥ 2 p -12-292 01-2 
ds Wohty Faciliy Centres at Mahantesh Nagar 900 1 153 11-122920 | 1901-2071 Fechner Bd Opening 20 9 
I ' \ [Na fds Recieved - To be rerendered 
2 j | fl 
ವ H l l fl 
7 y 7 Teoder cam E-aurtion y 
I i H INIT tesucd on 18-12:2020 H 
Fyuts % - | ast Dats toy subpission:19-91-202) 
4 iMutilevelCar Paha Riy gate opposite Kata 00 1-12-2 6-07-2621 1 WN 
Hutt 1c ang at Fuat Riy ge oppose Kstamandir | a 1-12-2020 | 19-0-2021 Fechnie Bud op DE 
i H [No Bids Recieved - To be retendered 
ಬ | R j | ; ಮ 
] { K ds / NIT issued on 17122020 | i 
5 [Public Bika Sharing Services 900 | WI | 17122020 | 25012021 [Lastdatesumlesla bd: 25.02.2021 j 
\ ; [Fechsicat Bid opeing de: 27 01.2021 
ಲ - ೩7 
f NIT issuedon 17.12.2020 | ' 
6 [MuttrLevelCar Parking at 54 apa Cath 790 7.90 17.12.2020 | 25.91.2022 }Lssr date subindsnon bud: 25.01.2021 H 
| | [Techaical Rid opening date: 27.01.2023 [| H 
\ i 
{ | Toul TTT NTT] ನ TT T- I } 
IN. DPR/FR Supe H 
ಮ y - ಫೆ 1 
K p f K Spe kereta | A F Fe _ 
| So Name sf thé Project: DFR Cost | i [ord NS £ Pregeot Status 
SE ವ ENE ಹ [Bs px 4 ES 
Wil fx 2 
Toul I ೭ A K Wi 
& Grand Tomitpe - I 0 2 2 Rss 1 Ri 
Ig g ಘಿ Convergence Projecea KE i 3 WK 
SEE Work Complaren 
7 ಸ 7 RR; A: y ; : 
Khe py - Ke DPR Coit (Rs | Work orded | ವ 4 
su | a y | 
3 ಶ್ರ ತ್‌ IES ETE Fe uikComplecd 
2 Tewiraming Foot Wk Js H Work Completed } 
್ಜಾ TER 7 ನ Work Completed | 
3 [Badminton Court RET iT vropis 
4 lGomnawur ಗ I 1%. EMR : Work Completed’ ] 
$ —INeichborhod Fak Bereonmcn Te] Work. Completed W 
[6 Over Snder on Kapikswar Road ಸ ಸ H 195 Work Cormpicted ು 
7 lOve: Brice gn Oid PE Road l HEY ! Work Completed } 
8_‘RailOver Brides at Old 6c ಮ f 125 Work Completed 
0— [primary Ramp: FR 1 TSE Work Cempleied WN 
10 [Public Grins §ame ನ 33 1. Wark Conipleted } 
11 [bedecmvsn Freandly Pach E § } 10.65 ಧು Work Completes ್ರಾ. . 
12 Carnase Wav Smprore: ಯ H 70 1 Work Compiled WE } 
3 [Providing Pavers in Shiv Gardens mn GY» Ares and providing 635 | Work Campierd 
[1 Piognta w anatma Cad Carden 1 ಬ ಲಾ ( 
4 [Consrucsn Kamp: Development ot seps in Lele Ground nd Fr | ‘ork Completed | 
2 jnevekupical of sambhali Sports Cours Molin Non l _ § § 
T ನ್‌ F | 
15 [Construction of Toilet and Gymnasium In near shia Carden 03 | Work Completed _ | 
AE Becbemcatol Garden in Kamins Kr 7 | ಸಾ Completed 
17 [Devetooment ofGarien in Mahantesh Naar H ‘otk Completed ರ್‌ K ml 
F ಗ kCornpleied ೯ § ಮ 
} 
Work Completed 
21 jConstrucuon of Play Ground in Sector N02 Mananicsh Nagar Wock Completed K _ 2 
fonetrauitan of Pi Ground in open space near ora hp “ Work Completed 
| 
_ [ond Sit ವ El ನ ಸಮ 
25 Consrucrign od 7 ahanesh Naunr Garde i 937 Work Complies ಸ 
24 [Conaructon of hiiden Carden in Samrucel Cony NETT a Fr ork Completed 
Jama Naas m Vadagocn ಪ & H ಮ ್ರ ಜು _. 1 
25 {Development af aport Ctoundin Shand Glia sid DevelpimenToT 0x | e Ny Wem Complecel 1 J 
ಸ 4 - 
Ratan in ward No3 kavesi Magne Work Complerd _ 
Werk fompicks ಥಿ 
Work Comploied ] 
jen ln. pr ತ 1 
RE lapmient of Gaiden [n sadashiva nafat near panapan t + WorkCompleted j 
3 hed shisalas # fl ( ನಜ ಈ ———— 
ork Completed 
30 Jowselopmrnt of Fi 1k Compr _ | 


Fork Complted 


Work Completed 


dt wn ocneraens Sra 
Pol.ce Hed shut rx Kawato &. 


ar U0 el 


[eo 


ಗ ನ 7 ಸ 
 Fetencation of wailinrampted use back Adc 2nd ing ol ler] gs | kil p 
funitin Rekcazl ಈ (a H — 
roviding Baris fine Gectrical Pols ai Mrddicof road kom | a Capi 
fcormganion Bortier toprolect no 47.Bausitr Rouge hanna {426 ! pit \ 
* [nngar APMC cross, £ \ 4 If t , ಸ \ 
Ruoviticg writ fonng UC cables CTY, and street kght amangeetent | gy | gy Work Completed 1 
Lat Upeat nagas aes mua sambal paigandhi soga Bec, fj | \ 
; p ; j § | 
‘roving Kamps fiiag tight gales Flood Hhts to play ground in H i yy ' 
1 ag iakavcactt 11 leks ground 2)¥accune Dept ground 2} vaccaine i 10 | 119 k Wor Completed l 
Ground 3) Main rend sambagl rod | | § K 
r p ಧಾರಾ Rr r 
[us § ಸ H 7 
{5 Consenuetonot RCC Urain in Sambal gal shagi kaplilesr ie Wek Conpleicd 
{4 [calony improvement of Gatpatis cheanappu ck Koplapur erie ್ಟ L ; 3} 
k 7 jl N 
4 ‘construvtion of Draiis trom Meenakshi Bhavan Chote girs school | | ef 
} 50 Bharath nagar wid no 13.Manbantech Nagar. Rmaturha 871 ' em Work Compteted 
| Sgalh.ktanburii | 
{ on Wor comuiciinoTCD an Sndcrars tw Ceodshd | H 
$1 Jadagav.kaplmeswar 7cod Mohivoer nogar_Anapuraans wad | 855 \ Work Completed 
[Ne li Ne 
 Jiabe Deelvnmentimpiomens oi Nala neac zapad pad kronsvalll SRS SESS: Work Compisted 
3 Jothshrinacar i 
_ H 
53 [BuruistCroundimprevementte Resd and contractions sfloet fg ಇ Wark Completed 
§ 53 [path rom reahants tavan tn High way E [x 1 K _ 
f 7 7 
§ {parkcimpravenin of open space mn Fokak rsd 10 cis mandir § | H ಸಾ 
j Jercss TC lie under cosrulons ofnew chiuren prkinsemrsdhi | isa Work Completed 
[ ನ \ | ಣ್‌ LE 
1 pron ements of 0286 ane const cium oS iter j f h 
I 5 {uatamatt cod Jatxe Rend, BA Magar chikks bag Is § sam Work Compicted 
t rout Marken} raodxidya Hagar { ಸಿ \ p 
[ 7 + + —— ಎ 
| PSS ನಿ 
“J atters-conciruction walle ACTC no 9674 in place of consructions, |. H ೫ 
| gs (ol oworering pocl mea Ahek nagar lnsatlstonot Eluert init | 139 ಸ Wace 
mares. Mutten market Provding eectrical supp At cricket i 
| {cadumansiataton af nuonsl Flag a katgen lake, { 
I li 
¥ 
j 
Ai 
fbnrourtineses sndiom comnruction of pisss house in matsatesh } Werk Completed 
{paar ammersctl thape a ABIAC resdMMC lor uban ins I | 
H { 
f H ) 
- WN ಧನ ದ Fl 
[Und eraund dranage omarion CE in naga colnet | ಸ್‌ Work Coneted 
[Rub ¢ kal rod | 
K H 
p ತ್ರ | Woh Curiried 
} 
+ i ಭಾ 
} FY j ‘otk Completed 
| 160 ಸ Wakompieted ್‌ ಕ 
i j ; 
n 38 Work Compketid { 
[Ne j ' | 
H Hl _ - 
recur ed at Manna agar anc Road aad | ; | 
Nese. CC Boal at Acd Nog and Azad Gf and 2 Neral area 1 l 
Jcnlome Bogar Uolon and Mahaveer Colony and UC Drain at § 
fags Gath, at Jatgay Oli and Aman Nagar. Nicanurddin Gabi of So0k Coraplerad u 
{New Gandhi Nagar at Gutzar Gailt and Pavers a1 Azsd Nagar and j 
{uc a Aman Haga: Unprovemen of Rocul a Picamean, a1 Macbhd § ‘ 
[rar Panchayat i | 
EE # i if F 
Jiisorndes isp. Cologs nod Hostel Building. Ps Mari Gis J B ; i 
Hawtek ocr Maurie Bryx Hnetel Ramieecth Hagar a Suan Tayont, 1 | 
He Px nce Hamlet aa 1 Scand you, tg | 
{vibhavnagar, Gand Nagar HK U.G.5-1, Khanzas Gall I | 
f A f | 
3 3 ಹ i R Werk Completed | 
ruclon cf police ctaticn (Grats - i 
CMedecriatien | 
{2yconsuction nf Barracks uuhipurpose Hal with lorasturturg j 
«6 actus for KSRY dnd Batts APMC Kangaratid in Bslagavi ‘ i 
© ossztrict under 2017-18 sue Budge Scheme, Construction of 32 Work Corapkeaed f 
Police Wuaters (60 PE Ramp: 12 1 yinctding Erernal H 
[ots ucture works for DPAR a Police lead quarers in Belagari [ 
and 29 qunters 
l 
© jpagrpe ks Work Completed 
wa Design and Sunp! of 5 ton per haut Capacity mk ee 


lewkated wos 


j 
Work Comsteted ] 


Work Comeieisd 


Work Coripleted 


Werk Compicted 


onstrucawn of Commersisl shops al vaccine Depot 
pen Duce oI APMC Koad widening of road an Belagav. 


Work Competed 


Work Corspleted 


Work Sormpluted 


x of Hhaanor Nod 4. ANTS Ratluay Gatco BED 


ouch 22010 i: 66) jo Werk Conpleted 
Ts por Ros (NHS NVC verP ana toad H Fe — 
Ante hmm Be i £ H Work Completed 
Construction bi Knamspor 1 f j ಜಾ _ 
Change Souk 15 Pela H [i 5 - Work Completed 
| {eonsteuenan of Khsuapu i-Panati Rose}. (KH-4.a].3 | j ) 
| 38 legRakay ets to Prommvcadl Crass Chine 30 To oan oe 


Kiandipur «Wl Gu 
aes 0 2d Fails 


NaRApUT 1030 |NH-4.A)elagacranay Foced 
510 6 80m in Relagavi f 


ail hood] LNE-SA 5 
3.40 0 68 En, 


nap rudy Belg 1-¥is 
ht fafa rate w PaneWad Cross, Ch 


po (ll. 


84 | Smart gus Shelter ln ರ Work Completod 
| a5 [Consructon of 3250 MID capaci EP APT F K ನಾನ್‌ 
betgauin Water Supply Svctom. N [3p 307 | Wouk Completed 
§ {Recycling ol Bock Wh Wate of Bher of WTF aE Lome he ee Hl ಸ ನ 
6 ಸ ಲಾಕ |] Work Compieird 
! ಹಾ i: p f 
Construcuon uf 10 lakh litre capacity Over Head Tank in under j f 
೫ 1 ay {2 FANN 
Water Supply 10 Udyambhag area in Beluga uy. A | Worx Compieed 
[Construction wf5.0 LL capacity Over fiead Ta RT ಷ್‌ ಸ ಇ W RRR ಸ 
Bi potcaumeiey. < | 06 | ws | MEE Work Corapléted 
(Construction at Gallery type lecturer hall building in the nreme Nar] [Ce } ್ಯ ಡ್‌ 
[2 IGIMS at Belacavi | 355 | a 4 Werk Completed | 
{Construction ot 15 lor GBS PIR Bm 7 / | pi ್ಸ ಈ 
90 Bedcd pedtatric dept ver existing tabour block in he premisesot | 75 f ೬65 Work Coinpleted 
[BIMS at Hejegavs F| Hl » £: HM [| 
9 Gas insulated substations 35 Ws jie) |} 7 T ಬಾ Work Completed sg 7 
[Construction or kenabargi Ros (NH.54) 32 0 33.30im dng | } | 
pe of Kanabacgi 32 0 33.30Km drzinage. 5 PERE 
© [Comppnund wall spalling te 9.16 eS abe | 2 Tes j Work Completed 
{3 [Consroceon of nile Rod TNA Gaia ToT ] y T 4 ಈ 
4% H Work 
L33 Wo sokmin Betuganl ೫ / 6 | York Compleed 
id Tl ಸ 107827] 166370] 2 g | 
r Wl. Ogotng Stage 5 
j ಸ ST 1 DPR Cost (Rs | WorkOtder g ಸ ೫ 
{ No ರ ಗಂಗಾಂ [ys ದ ಸಬಳ ! 
[4 [Suner Seeciatiy Hospilal a ಸ Ja Tas} Work order iszucd | 
2 iSewerace Sstcn with ORM for 3 Vrs TTT Work order issued’ SR 
3_ (Central Bus Terninat (KSRTCY, TUT Work order issued 3 
Urban ators ation nr biock plsntatign (Forest Ren MANET ERS! 1 3 Worl: order issued’ 
R083 yy NTE 249 1 3 Work order wssuicd ಸ 
8 BSciection of master system iinpr aor NE) ು [4 5 H 50 Work order tsyued 
7 [Improvement of Bauwte Road (NH-141). 06H 163515155 Amin 335 | ao I FEANCET eS 
(Belazavi [eS RN 
1 £ ್ಣ T / H 
{Consuction of Kanabaragi Road (NH-54) 32 1035 km fighting | pA _ ER 
} [median landscaping and to Sm epansionin Belgas | 3 i ಸ | 244 ನೀಲ 
[Construction of Ksrabaragi RoadiNi- 54) 3710 33.40 kn f f Ca | 
f 2 Jdrmnage.compound wall Asphaliing to 29-10 10 30.06 km roadin 2 185 Work ocdur issued f 
1 ela . ದ 
10_iCiw Ga: Pretribuiian Bhasct [ETC] Work order issued Fg 
A constroctionot Yeternary sogciaits Rosa 7 Prins [RE RN EST NON] ಮ Wworkorder issuer! ಸ್‌ 
[Construction of 151 foor & 2nd floor over xr ing OPD dept for 
| I providing asdtiional 20 Beds aecomditiononm the premises i 435 109% Wark order issued 
{BINS a Betagavi Cir } y ಈ | 
} 13 Kenscirocion of kitchen block & first floor 31 room Cire Noa 1 / ಕ } br SrE ead 
k [she premises of R343 a: He WN ಸ ್ಯ ಬ್ಯ 
14 Construction nf Nursesng cofiege in the prermises of HIME MT 56 } Work order sicucd [ 
Rrtagay city. AR ಸತ ಕ H $ ] 
is [Constrocnon of Nursing Hostel in the promises of ESS ee FER Work order iovund 2 
LE Leen. _ ನ 
f ie | iN KE S| 
§ Hi. Tendertng Stage 5 el 
RS ಈ ದ್‌ Fe ಮಾ ನ್‌ - 
f MM “DPR Cost (Ks Watk Order ses 1 
SUN: | Nome atthe work ” Fah ಮ 4 - 
| Es k H Cos (psc) ಸು ಫ್‌: 
i Jénoctce and Sustainable upsuuting to continous water supply | ea y | Tender on 22.62.2019. 
| [esr [ HF ಈ _ 
i 
SN SE Kamacvwamy Layout, Helagsu | 479 - Tendered on d 
Renavsin vorkonGo prepa nau Hemline |g] | Teka vied | } 
| Nagar sanemcshwar Nagar zadhazhiy nagarin belagavi | | ಗ ಸಃ ಸ ಹ 
HT H SFR Sobmitcg in DNA Approcal swaiicd 
pr | f Ded den pr ಸ 
ವ T 7 
Tse] 3 p KN ಭೋ 
IW. DPRYFR Stage ಗ ರ್‌ ) 
Work oder F; 7. Sus H 
Casa) " i 
] Fo Fe concepronllecd aie com ] 
ES ಸ ( 


pS 


Davanagere Smart City Limited” 
"SCM Project 


R f “Rec 
Completed Projects ಈ 
7 7 T T To. F Pe; j | 
| | ~~] FE. pteot. | ಃ > [ge \ 
REN tompletion. | Actual Date of | Nemvof Geneva ~ } 
{Se | H SR ~asper ‘|: Completton. | (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು) | 
H - ¥ 4 l A 
| | { | contract { } f | 
1 Y . 1 ) 
$  iPilotProject 1-B: Cell works for Retrofluting with i i ; | MSs Harn Avani. 
| Casiferand Heat Recevery unk an Pilat basis a Mandskkt ; 106208 | York Coniplered | Technaloges. 
I jBhat, Davanugere j H H H Béngaiuru 
SE , A u l ಪ ೭ Ap 
| {Pilot project 1.4- Providing installation asd j | [ f Ms Harih Avani 
j 2 Scomissioning5 numbers of Gussifier un for puffed rice | @19 nis 1 27.48.2008 | 30052018 Work Conupleted Techaologies. 
| famanuactorins at Mandakki Bhatt, Davanagere. i | j Bengaluru 
f j 7 i i ? § 
j fconsiruciion oftuve nex: rublc toilets and renovation of | | | ae 
j i d we p 
045 1 | 30093 Werk Completed 
| 3 lovaesisting toltets in Mandakki Bhatti Arca 24 | A EE ee empete yF Malebennur: 
| | | Davarapere 
y - ಾ Sa T f K 
WPtproler2. Previn Bann | Mijn 
IMPS INR OL castiSt ROSS puede i 0 06 | 24.06.2018 Work Completed Technologies. 
Jutenafacturing uni wil llibe necessacy machineries, _ | ; ಫು 
| ! ; engaturs 
| land equipments at Mndakk Bart, Davunagere ; H | 
4 Hl pe Ny H Wap) f | 
R ಸನಾ H 
| [stot project 3 A- Construction of Pulled Rice } | i 
{3 {Manufacturing Unt (Working shed} at Mandokki Bhat, { 025 a 1 23.02.2019 Work Completed ed Faiid ಕ, p 
j “Davanagure lor Pilo: Project - Civil Works ; al 4 | ನಧಿ 
ರ್‌ ಮ ಸ್ಯಾ I H ; ರ್‌ 7 ] 
ಸ RE ನ 7 7 7 1 
ng compound wall and gate thE new pubtic gg ಸ i PT  csbdat - 
oflet a1 Mandakki Bhatt {including Burewell) | Li a i ನ p Raheem Citraduigs 
Pe Ce | ್ಯ KN RR p 
providing Gym equipment in Manadokk) Bhatti Laygut | Fa ER 26022019 | -ns022019 Wo CR Yuvara Detar, Shi 
Park ; f Naga, Haver 
H A W {sax 2 Viwanath. 
‘Relocation of Old Bus stand 2s [5 Wor | Sd Vhwacath. | 
nde ಬ R H A cesnaaley......... 
; 1 i H 
j | i | | SnKG Maniunsth, | 
{ i 1 L F n i § Cle Contractor, 
fg provision or saicilite c enter ax SP cifcei 025 |; } 16012010 : 1604209 © Tony 5 Wosk Complete | 5 
| [ನಂ cllse cummond coktral cemer aSP ctw | 025 az | 1601200; 16nk20 ' 6 ; pict in | 
; 1 { \ + KB Esto, Davonagere. } 
L i ; | 
5 L f 4 
Hl i ಕಉಸಿTಣರೂಣ್ಣೂ 1 
| F j in | 
i 3 625 We os ತಸಲಿ ಪ { 
i H ck nagar 
HF [ ಕ್‌ _ Chennat | 
H MJS Eram Scientific 
| solutions Prt. Ld, | 
F 39 | 29062018 ark Completed | z 
144 1 3 k KLAR Tniruvananthapuram, 
k } of Ker 
- 7 y 7 
y H H Ravi Ky 
B Providing & lnsteiistion of Gasifier, Me i k 1 | Fy ನ 
fund Equipments in newly constructed Wo: 09. 09 mipletcd SSW ಬ 
Manriakk Rhatti Davanagere. i } blac oe } 
K mT » EN Bengaluru 
: | ನಶ | 
sm & Poy cauipment in Davanagsre City phase 1 300; 1s 2082089 | 2206209 ; Work Cormpleted § Cased Contracter 
§ H H | 2 Chitradurge 
- 7 1 
i H Abdul majdx 1 
FY ovement to Urdu Shoot in Magaatialli Road i 060 055 15062019 | 24082015 § Uamplated Harapanahai, 
l 1 | l Dvangee 
ಗ ವ ಘಾ 3 ಸ 
| {Renondellig o7 storm ware drams in ABD area - Kandajn y i | RK inre tind) Per. | 
\ PN _ kk 3 } 03. ¥ + 05102 | ಗ 
NES | mu 1448} USL § UE0S20Y | 05102019 mplered (SR 
[ ನ್‌ ನ ತ್‌ 
7 p ; ; 7 ‘ 
A M { i » if | M/s Zhenkat ( 
ply. installation. cammissioning operation & | cd en pia: WN ok éonicliid i ್ಯ K 
ISN 300 242 {08032019 | 25052019 | 01012022 Work Completed advernising, 
j | } 1 j Rajsiinagas. Bangalore | 
j H ; I | snNRamesh, 
17 {oe Work Conpicied i Classi Contactor, 
i | 
H f Mis Vidwarh 
i# ‘Smartschool prageci (¥hase: I 2m § innovative Soiurions 


Pi. Ltd. Mysore 


1 AG Panchapps, 
Class-t Contrattor, 

(ಕಳಗ. 

) Davanagere 


| 
| 


Mis. KVR 
Constructions. 
Davanageie 


Anki: Pankaj Takkar 
L¥T Containars, Hubli 


ತರಗ 
Mahadovapea 


Work Complesed 


ಬೆಬಣರೇಳತರೊ: 


y 


Sr4F } Viswanath, 
i Contractor, 
Bengalis 


Work Cumplercd 


| 
| 
| 


ork Cornplotedl 


7 
H 
£ i 
F SCP Cost i : $ Compl ! pesbable date ! 
Nami crus Bike SCP Costin, gros | wopae | Completion | Probable date } 

Kt 1c i ;  asper {of Completion; 


i comiract 


ಗಾ 
3 
1 ‘ ಕ ಜ 
H Improve 
j int of Chamaraj 
| Rie] ನ 
adin Davonapare j 7 _ 
} 638 ie } ; | 
| kk 19.01.2 f ‘oat le? 
01.20. ‘ngth o1 
} 8 [1907208 Ro! Proposed ಜ್‌ 
l { 3 M Strum w: 476; ನ 
J | | 0-05-2021 jen: pac ater drain compl im. 7 § ಸ 
He | } m. Electrical laying cp ted out 5] 
| 2 jimprovem | | W | Jrorssomirs chambers wind ಗ 23 Fe Rn. 
if rent of Chowk | fshuftl nder pre, WN sas Cons tor, 
ipet Ri i -— ing & Te gress. Fic nil tof, 
oad In Davanagers Cit Telecom Chainbers treat Role: Nalluru. 
| | gere City ಎ Focal ಸ work is Chermayiri 7: 
\ 03 | j / {Total length of _ : iri Tahik 
Fl "| 1427 oo \ j fwhich 680 m road: 1050 mirs; 
03.01.2018 H 325 urs of PC Outof 
|02072018 SoC lak Valen 
| [condtion has been Mh Wd ‘éof 
3 Remodel l l development w clincil and f 
lin} Ce 7 ork c foot pati 
5 sg osm ar draiesiy Ari | [ bine ps NFS. KVR 
- Drain Nos: D1. ip are. f ers has been Co , inspecil Constructi 
f 01A, D: a - Konda H ರ pl scilon tions, 
2.೦3, 05೩ರ6 Wi is | ಯ RS TE Davanagere 
|, nero its. [ii06208 f er progress. ical cable 
diy eli hi, [4 Total 
Bashanal ing of storm water dl ್ಸ 1 08.03.2019 [20 [ni length of drain »s 46 & 
ur main Road droits Drs in ABD ares 022021 co hl #085 mers dra 8S mis Dt ol 
0 - py nw 
rain Nos: D7 & D8 aren Chain ok Mls is y 
530 pr : lor Orns is complevcd. ng for a length | ii. Mohan Kumar G, 
[aemodeli \ 14062018 [1112 [2 / 15 under Progress, Rematning drain RKlnfes (nda) Pu. 
i 123 | 
4S [OE elingol storm waters 7 l 3ರ {Total length — | ಟರ, ಶೋng sore 
0130148 Tio Maganahalk insin ABD are: j li Me af drain 1525 ಣೆ 
p15 il Halla drains — i in front 7 ಸ Monson wae 
rain N icomplered. [drain work ha i. Uday Shi 
(" 98, 10.66 RE lf i en aay Shakur j 
] Tou A 1; 
6 | Remodingof 1406208 | Tat lenghof dri Ha Ri 
Road px dub drains 11122018 [31 kb hl PSR RENE ಗಪಕ್ಷೀೀಲ 
Nos: D90 lustata Nags ins in ABD area -K y - 13.202) implcted. Chi ‘ain workis 
209.010.0118 D ar 2nd Mal a- KR Completed Chalnlink 
| .011& D12 nroadd Units an cing I5 col | 
i 2 ಗಹ 2೭ ನೇಲ bnisand Zoom cord pleted | Sn. Uday Shivak 
E-Toltes i j 560 104 p ‘completed and re: ulven work Cass Con mar, 
H in Dovanagere Cl 7 (06.2018 oz H [progress maining work OE 
ty {Phase 2) ; 1 02122018 [a Fp isunder lavanagere 
ಹ್‌ 1 31-02-20; Drain « 
| | 66 y 21 ie work completed, f 
| ಇಟ್ಟಿ jempessd, . footpath work95%| MS 
| 2 N | TR KVR 
[es] [ 21082019 ; [Toi No.ofunis 37: | Constucti 
f Implementation of $C I 31-05-202) punits are iat nfs: 37; Jur of whi H nattuctions 
ol iCY Prof ire installed. ich 15 pl Davanarard 
; | rojecl in Davanag ; | commissioned. Sal 15 unils H 4 
' ಗದರ್‌: 1 | ಸಣ HASSE OR 
- 8241 | missioncd, Remain ito : 
. | pM wo MN 
| | ನ 7484 {30.10.2018 FRASER MA He Me 
l K ಸ _ 10.10.2019 [3103 ism Suveince svstem, Inft H sPvt.ltd, | 
4 Er —— 1.03,2021 WE Helpdesk. On ci | W 
ricksbas (phase 1) ; | i fn ren cE | 
» { ¥ TET» roffic Man: iosk, f Ky 
l i 7 l TMSHE - Learning ಸರಲ ಪಗ | Wis Terasoft Lid | 
H 042 | address systom (PAS) i res, Public } Maetansd™ 31 
04 15] is in Pro; ರೂಡ 4 
} i i12.122018 Turek ienle in ಸ. | 
10 [impro 11042019 | bose maintenance CIE \ 
vem Ks fgie eh 
nent of KR Market Road | + | Ue ಸ hE ys they have 
¢ ll vchic)s ian 
f { | fa ET wake back | Kinet 
; 3.65 H {The DSCI, is unde the mond £ tie Green 
[im Re A H 1 ರSಟೀs r process to He th: nergy and Power 
| Praveme: 121122018 ; H 1 1 solution: 
en SR 1 | 19.06.2018 31.03.20: EET 5. Pune 
| anagahait lsavaraipete, 8. 2021 i230 1d Footpath sw: x Storm water | 
| + 5 road . Basha [I mrs of ork are Sri fs 
in ABD area 1426 TT j foot Me ‘Smarl asd ple ] ಈ Madi 
12 IRedevelop H 1348 [160120 i ner Fe and eleciricat oped: 1 ಸ 
ಮ ಗಾಲ! 23.2 - progr: 105} und 
(RSdevelopmnent aL kalySnigt - I 19 |13.122019 oe TN > ಎಲ 
Area [ondada Circle anid Cl Mich ಘ of drain: 8390 W eshwara #006 | 
lock 1 H Hh 5100 mts 15 compl mts; Out of f 
H i a - 340 28 | He work is In progr’ pleted: Remaning, Sn. Udav Shi: 
f IN } 43 [1102201 rT upoth work. vss wong with {oss a 
13 | fomodellin 110082019; lock Per civ | 4 Contactor, | 
| temple im pl Water Dralns | 10-04-2021 concrete steps il work complcied. Ka ರ ರಿಗ 
i D Are. iis aolind Nota T | Jeencret steps work cent ನು 
l H urgambiks y | i oe mprorcss sone pleicd and PCC {Sri 1 
[ T 244 tpturs and archite: pilac making, rit Daysnandha, 5th | 
ನ | ~Luruzres tural work Moin, Vij 5th 
21122018 15. § rau [ ಗ jay nagar, 
4; , 13.07. } p un ee. . Bangalore 
4 Cowmand 72019 13105 72159 ‘gl of drain: 4900 ಘಟ 
j and Control Centre {C 31-05-2021 oxi 0 ms drain work, mts Dutof 
[& re (Construct - jexisting drain and «cover slab lay ಖು 
on of Building) ; | ; lcompleted. F pla 
> 18.01.2018 | | ni 
2 | iಗಗa್ಞರ್ತಿ, A; 
1510209 31-95-2 [Basement & Ground ear, Bangalore | 
T p fj 021: :onereung pA roof slab ಈ 
158 ; ತ 
144 j ಸ ork ed, Recreans ‘oof slab 
127052019 ; + in progress, ‘onal area slab RK 
1 H infra (. | 
| i jBue w2ssuts |S india] Pvt 
f § | f sh Qusliy and mainte i | Bangalore} 
10.00 | ಬ PEN ameRance Ka j 
§ i 80 ೫ § £2 shaws in Phase- | MiSkm 
| 2202209 1191120 3 WH he Board ken 2 Ce ಗ 
4 ik ONS, 1802 proieet. I poner 
ise | 2 ti 1 
j EE ನಾ ನ 
| t junctisn & drain ನ 7 
700 work at 
ee ls 1 | Anuconstnicton 
0 p Jnstatkion otf j_ Giinagar, AE / 
n ot exible ; } | 
es UR ste median varkers at / 4 | 
iasroadae coriile 
R We Ree i 
aking and | 
po | ra y 
oer and sgl avi J ಗ Mart eting | 
ic Service, 4th T k 
j 
| 


are 


Propress 


Block lavanaga 
Je 


hate GF Ca 


—- T 


21 , |Improvemen ol Finny Company Road , 


Lroai Road Length: S30mts: Etecurical and | 


¥ 23 [Bastcinfrastructure in Ashraya Layouls 
‘ 


{Construction of Barrage across Tungabhadce River nea. 
| Rajanahalll viflage 


14.08.2019 


t 
i N | 
\ | fulecom chambers Completes. SHE | | 
' ; i iC ‘Anu Constructions, 1} 
s 30-01-2021 DWC pipeloying UCD Chambers, POY nl 
30 ‘wort is completed for 365 mrs. Batance | Girinagr, Banglore | 
H ; 
‘road work ss under progress. | | 
. ರ್‌ | 
[oust Rod Length : 3500 mts; On of | 
‘which 3500 ents road work complied. | 
83-2021 Drian works « 7500 mis is complered ut | M/s A Kondsiah & Co, \ 
[of 9100mtr drain length. Balance work is Davanagere 
Nunder progress. 
ಗ Tobi Road Length: 21000mls & Din 
engih 33060 mts; Gut of which 8800 mis , Sr.GS Kubocpns, 
ond work & 21000 mes drain work i | Gass Contador | 
jcorupieted. i ರavangೀre 
jprogross. OO ' OO 
| Sri KDodds 
‘Foundation concreting for 264 mis outo] ; Hanumanthappa, | 
§ mLupto tevet 5208 inctuding I. © ClssiContractor | 
15-05-2021 imorsand 2sluce gates. Dewatering JV wihMISHES Inn 
under progress. Pa), 
| Hosapete ; 


{Ground & First floor work is complted. 
iFirst flour & Second floor plastring is 
completed, Flooring, <tadding work and 
winliny work isin progress. 


SriP Srinivas, 


32.03-2021 Cesc \ Contactos 


oui length of dran 15 S6SUmts: out of 
“ which 2089 mirs completed. Hindu Rudra 


i 
t 
| 
| Gitaduga 
| 
| 
TBhanit drain work and saad widéningis | 


ifmprovémentsto Maternity Hospital in Basha nagar in 
JABD Area 


l 

Developmen of Pedestriau Foot path in ABD ase hase 1 31.05.2021 fundac progress. Secoararond din turk M/s Ke nea K co. 
H | RS - lcompltied &.footgiath work is under ; ಗತಕ್ರೀ 

\ ‘progress. _ _ 
j ‘ound & first floor roof work completed. Sip Srinias, 


LF plostring work completed, wail 
cladding: Nooring, plumbing workin 
ioruesess. 


03-2023 Class i Contractor 


ಬೊಿರೆಬೂ 577503 


[Redevelopment of Jagstur Bus stand 


H 

20 upto cof fevel completed. Steel | Ms Sanjoy Marketing | 
‘sbrication prapiess, Pulls. Seve, | 
Benge | 

| 


linprovements of Muior stern water drains in FAR C1 


| 25002019 


dean. 10102 mis: Huo! 
ich 4500 ass Grain work 15 completed. | i 
nagar Lic | MsPcorma 

saraswathi nagar | Enterprises, Bangalore 
irele work isin progross. } 
——- 


ಸಜನ 


30  [tmprovements of Schools in ABD Area 


| 31108.2019 


z 
2 
pe 
[A 
ಇ 


mka Tiles 
iying work is compfered, Repaic wor 
under progres. A SPS Magura High scheal § 
i Parapet wall work is corapletcd repair Sn. Madivalayys 
Jos.06. 2020 31-03-2021 work tin progress. At Schowl near j G Hirerath,. j 

urgambika temple granite flooring work, } Class: Coritractor, 
iparanet wail toilet civil work completed. } Bidar { 
i Balance work 15in progress. AtChowkipet | H 
{school. Wall & Ceiling plastcring work isin 
progress, i 
‘pro: 


{improvement of Junct 


ns in Uavanagere Ci 


SR Venkata Reddy, 
Class-1 Contractor. 
Sd vonkarezhwora 


Temple Road, M.C.CB 
Block, Davanzgere. 


l 
] 
| staflaucn of Siprages & Road Safety Measures (Phase2} 
ee 


| 16082019 


Sri Revanna Nagara, 
M/s Sanjay Marketing 
Public Service, 


“The DSCL directed the agency to stan the 
work wfler compietiun of Fhase- i. 


;3  ICycletrack around Kundwads take with bund 


Datgaioe 


; ic Cerpuratiun las Lo empty Hie water tw } 


JBasic infrastructure to 7 roads 
| 

lf 
1 


fuws.tuze start the work. Hence the work is not f 
\ Tech Put Lid, } 
_. Banagalore f 
Length: Road: 4850 murs: Bean & | 
h «2770 murs: Strcctlights-260 | Sri, Uday Shi H 
_ hrs. Strcetligh "i. Uday Shivakume:, 

_ 30-05-202 { " 
18.11.2020 30-05-2021 york i CiasslContractor, H 
Davanapere. Hl 


Atforestation atoag Roads Phase -i1 


l-. 


Nagasandra Yamatur 
Post Bengaluru 


36 Construciinn of Skew bndge across outer ring road and 
culverls across vivrm water drain 


‘afl § stab 
is under 


Si. Uday Shiyakumar, 
[s 


‘omplted RH. 
propeess, 


 Coracior. 


mprowement of pedestrian iuoipth Phase 1 


Davanagere 


{ Sri. Uday Sivakumar. ; 
Cast Contractor, | 
Davsnagere. H 


14022021 
l 


rT 
an fBevctopmcnt of Ring road $ its approsch roads 
[3 


{ Sri. Uday Sheraucnar, 


/ Class-1 Contractor, 
Davanarere 


3 
| 2 
[3 


೯ 7 
/ | 7 - % 
39 [Major storm water dra | / Ts 7 ~-— ಈ 
‘ain from Maiko? to Beth 3 f Ml { J i i ಸ! 
u ur Malla 30 24% {16032000 {12.06.2021 {oAESin length 15 1497mirs- ouror S Khandobaray ,] 
i : | 2 etich 500 mers completed, bu i Bhimaray Pati * , 
\ picicd, balance drsin k 
y L i [ {work is under progress Cless Contractor § 
4p lor Storm Water Drains in ABD ares Koractaraty to | | | EW - SL Vip 1 
Ur, 30 ; | 18.03.2020 f17-06.2020 een length s61Omrs 170 mr | : 
PS j hg rain work completed, halance w i i 
We I ne ರಗ ನಂಗ | ಕಾಟ 6.1. 
j ಹ angalore 
Insel Cy R | 1 kc 
y ation of Gym & Play equipments In parks « phase If $6 3123 [0205202 CE j [rota na of parks: 14 nos 713 loctoncril 
; | eu 8 {020520 102-05.2024: | ¥orkcompleted, 12 oc Snstallation Sr PS Rajanna 
ಲ cumple Balance work is under IP Nagar, Bangalore 
l 
42 ccc Building & Smart City off i ನ f | I p 
ice inerior & Furniture { 54g | ] i 
ನ 188 {0205202 | IThe work wi ೩ 
§ ಸ | i 0 {01112020 [03.11.2021 He Wil star afer completion ofthe | Ks Sanjay Marking 
me j j : - Publk Service, 
i | 1 1 ~—/ Bangalore 
| | ! 
[Redevelopment of Tenis Cour situated i i | ! H 
ed in High Schoo! 5 § fk % 
43 [Ground, Maintained by Distr ನಂ | i ; $5 Gurppa S 
. y District Tennts Club ASocioti 150. | jg | Dismantling foundation & plinth Beam f 
| trict Te 50} 07-2 y 2 K 
and nd cased tn emt Aca 125 10107-2020 [3103202 31-03-2027 [ork completed. Block wolk unde le a 
- H | Jprugress. Halligude post, 
| i | | { Mundargi taluk Gadaga 
l | 
} 
Consmicion of Resuarch and Development Bullding in | i | | 
BDF College of Enginctring afflict 10 VTL (Gove / i j Excavation and founda i i 
450 | j 3 ion work ISH Rajasab Alita nadof, 
Fn 364 26-06-2020 26.06.2021 [25-06-202 | completed. Column raised upto Plinth | Enginenr & Contracto. 
& | | | | ‘level Balance work is ander progress. Hob. 
(4 1 
/ / he 
Basic Infrastructure develo] rs in SSM Na / | 
pr ; pment works in SSM Nigar, | ASM Bréthecs, 
Bedi Layout, ParvathamrraN gars of AD 10.00 757 [9992020 19-08-2021 {19-08-202  [Becdi layout drain works under progress. | Nayanadahall, 
ಕaಗalore 
H ಲೌ, tl | KN ul £ f 
[Major storm water drain from 5: a 1 n lf { j ನಾ ್ಥ 
4 lar storm water drain from Shananur Rudra bhoomi | 1600 { 1204 {20062020 [19.0420 19.040 300 mus NP3 plpelaying completed for? Sfp srinivas, 
1o Kundawada WTP 2km iength i f ; ER ESL rorki 
W \ i jUGD. Balance workis under progress. | Chitradurga 
T ನ | ಧು 
) j i 
Redcvelopment of Road from Gavi. Emplayess Samudaya | : H | ; | Si. K.Srintvas Reddy 
! 47  Jhhavana (Now clock tircle) tp Saptagiri Schoo! "100 ! 7m 19-02-2028 [31-05-2021 | Totllcngah of road is 66Omer - DLC {Raju), 
Corporation Road j H [completed one side, PQC uader progress. | Class-l Contractor, 
I | | | Davanagece 
1 ಸ 1 | 7 ೫ 
[Ment water tender with mist Technology Vehicle and | 1 | end Bolero JSR nd NRE E> Us Briand pp 
48 Jother necessary cquipmeils lor Fire and Emergency 100 |} 057 3108-2020 [30-01-2021 [30-03-2021 Unsuishing tems received: emp, 
| ಗ ebb ky ಹಸಗ | j 2 jis ಪ [Mint ¥ist Vehicle order placed. Vette vishweshwsr Nagr, 
j | { i ' received. j Mumbai 
i ; ; ! 
ಾ 2 iis ; 7 
1 ; ; j ನಾವ 
| Rejuvenation of Swimming pool in Devoral Urs Lay: j | Ben 
43 funder ths ownership of Department of Youth and Sport ; $00 | 22 16-05-2021 WO issucdan 17-11-2020 ನ Weal ಬ 
services. i i | h structions, 
| [Series / K Gangsvatti, Koppal{0)| 
| ] | | }  sriKhandobariy 
5 7 ( | 7 issued on 17-13-2020, Bhimaray Patil, 
50 onstruction of Approach Bridge Ae SSM Nagara in 200 152 16-05-2021 [15-05-2021 I Morking and Bore lock testing is under aes Contractor, 
| li ಜer6; \ | 1 n Jprogress Baradol, Indi Taluk, 
i ; | Viaypur 
z | ನ: a; 
| j | M/s BNA Technolories 
Laser show @ Kuodtawada Lake and Musial Fountain. ¥ Me ವ ¢ ' pe Consvking Utd., 
5 ಸ ಸ 4. “11-2020 15-05-2021 16-05-2021 | rk 6 
3 Hnsuallstion of lighis and unprovements in Glass house 200 2 17-11-2020 15-05-20. lk 29 Layout marking ts under progress Malleshwararn, 
> i p | A " Bangatore 
IN | \ PE | 
7 j ) | | { | 
| | j ; | | 
| _ ( | ; 4 1 | ನ M/S RK. Infra tind} 
| 52 [Redevelopmentof KSRTC Bus stand {M00 | 10985 21-12-2020 /21-122022 3 {90 1ssued on 32-12-2020 | purlad Hockte Tnn 
| H ‘ 1 ] p Bangalore Rural Distr: 
I | £: Ie l [ | ಃ ] 
| 1 ] | 
BE Fifa | | i 
53 [Improvement of Government School Buildings in North | : {20-12-2021 WO issued on 21-12-2020 #l/s Goldenice Groups 
| tuone of Duvanagore City. j | i BTM Layout, Bangaiore | 
| | ಬ [hs i I 
f | 3, pi |e § 
j | | | | i | I | 
54 lmprovemoat of Government School Buildings in South 4.00, 311 21-12-2020 20-12-2028 20-12-2021 © issued on 21-12-2020 lf 
| [zoneof Davanagere City. Al f ' i M/s Goldenize Groups 
» j l _ ನ WO. Bangalore 
improvement of Government high school Eaildingin [15-05-207 in TES Nimil Kenda 
IDavanagere City ಹ | | ನನ - ರnagee | 
Esablishment of Smart Schyols in Divanagere city H i OA issued on 18-12-2020 Ws. Sahara Hassan / 
ul FAC Ks < I j ಸರತೆ 2: K [Mmm 4 
[ { | Mis Vidwath innovateve 
Fstablisheicnt of Smart College's in Davsnsgere city | I Sclution Pu L1d Mysuru } 
el —— — 
p H i Tumkur Kickeraiah 
i ration unitin Red cross 7 y Gita, Ms ads | 
i i Surges Co, Bengatury | 
As SRST ME fs Janacdtan Sabu | 
Studi r SSM Hogor F Block {Corperatih ಜು vsanatdhsn Sabu Ps 
El Ri | 1000 7೩3 Constturuon tangas j 


85267 7033 


Il, Tenderin 


Name af the project 


SCP cost + 


vender date! 


0. of tender 7 
alls 


Teader 
Cost 


“GFS & Rl 
pi 


Re WEY 5 2 i walualion is vnder prupress lr 
K 1 foo 1000 32-1572020 0501-202 } id eyalud is es 
RTE [ i 2 {Technical bid evafuation meetings held [ 
Traum centre and ether devetopmerit works in Chigateri 1200 | isso j02-11-2020 Jua.12-2020 j 1 jee | 
General Hospital (Govt. District Hospital). , | | MY A) § 
p + % - 
| } 2 {08-01-2 2 fEvatuation 1s under ಗಂದ 
Procurement of &-Pogger & E-Sprayor vehicle, Dvanagere] 024 | 024 {24-12-7020 [i 01-2021 | | K | | 
[Open Air Theatre a Vicia Ans College aififiaad tc ki A [19-01-202 R [na evauaton ernie res _ 
Davanagerc lniversty Campys (Govt. Collckc 8 i 1 ds | 
Theme Park in Visuat Ar College premises affibatcd 30 | 300 | 05122020 | 18012021 j 1 i 
Davanagere University (Govt. Cotlege) _ : f - 
“TOA 54.40 60.76: ! ETE 
H Ee N.DPR/FR Stage | 
F F —_—ಾ ಥ್‌ ಕ್‌ TR TT Tove ER y A ' 
va y bh f | ಯ: ” seni US 
Fthe project -| SCP fost | DPRCost | approval i Mateo .. resent y 
ನಸ: ಸಾ Je eater] Tendering |S ನ | 
; KE Ai - 
Grand Foul SOM : T S870 8550 [ yf ] ಇರ i 
Ey 5 ಥ PUBLIC PRIVATE PARTNERSHOP (PPP) Prolec § B : 
f L Completed Project 
j % Aral ವ್‌ 
Aca |. 
Cmpletton, 7 [I 
A ಸ I Ki 


li 
Hl 
fj 
H 
[ 
|. | 
f ; 
H iSetectlon af Developer to Desig. Finance, Manufacture. li | I We hen Power 
y, Ls i intaf: { 3 £ 'n4 [arstructi 
| 1 [Spb stall, Test, Commission, Operate and Maintain 22 230 | 1511208 94.09.2019 | 31-03-202; | Workstarted in DC Aitice Buitding. ane snfarsrucidre: | 
| ifor Roof top Sotar PY systenss Tar 25 years on TarrilT basis / j | comsanr pvtitd. | 
| ‘on selected Eight Government Buiidings. i ಕ | Fl } Chenaf | 
l | marcus 0 H i H { Qutaf ns bu vhviter 3.33 ure completed. | MsBenaa 
{2 fonrtersa 92 locadonsin Darsuagere cig ou PPP wus | 353 | 28 0R03.2019 ; 04052020 | 3101-2024 | Benovation work ut one location isin | Aurontations £1 vd, ! 
i Jat Davanagere phase 1 H H i 1 i Poe. ಈ ಔangatore { 
F T ( H + Dut of 20 Lscsane backing natn work T H 
j I 4 ; ' at IBlocations is complted. For balzsced : 
H i * 2 locatlons pl Afr stor Ww HB \ 
3 ee } uniter progress, UU Nos. of manu! Wp R ಸ 
{ : i bieyclesrecciecd and stroed in No 
i H | wharehouse. E-Cyctes are In transit to ' H 
L L HERES AS 1 [| Davanagere p W 
f T f 3 F r ಸಾಸರ್‌ 
: Development opersiing and muintenance of Snr 8s Q | | | Ms Bente 
4 [Shelters at 52 locationssn Davanagere tity on PPP mods | 320 ; 1003 5032020, 09032023 | The DSC directed the Agericy to surt tho | Automations Py td, ! 
} ; j work after completion of phase-1 
;೨ ರಂಗೇ ಭಗತ: 2 j ; j } j ? Bangalore 
{5 LED street lights (Cai) $) ನಿ 251 - | - LOA issued on 22.09.2020 | | 
FSi Tort ST . BNE: | % 
1 q I. Tenderiag stage f | 
7 ~ ; j 
/ } H Last Dateal | » EN | 
{DPR Cos; ‘Tender Date |, Bd" | ಸ 
; _ Submission ; ) p J 
Nil Ki i 1 
p Toll RN RR) H J: 
W. DERE Sage 
1 _ ge ] Tp 
H Name.of the project: - f- SCP lost § DPRCoSt | Approval 4 j 
[si { ( i ಗ |, 
್ತ . p IS VA 
ಈ | 
Tolnl PPP 4562 | 33. i j 
Couvetgence Projects ಪಾ SE CE 
a: § 
pe 1. Work Completed 
7 ವ ಸ ಧ್‌ FS) 
SINo. ACP cost eT DERCS Stage of Profoct.. 
y Cr Incr |? ನಿ . }! 
_ 42 
oy Sewerage caine 4 Work completed } } 
j fiucluding 0 Kary i 08M under Progress. Kuioec 
ಯ್ಯ i | 
7 ಗಿ — — 
[2 neoprene of pack id 30 : Work completed 
j - - 4 Be ವ ಭಸಸ M 
3 [Proudingand tayiug asphalt road 1 SSM Nagara sn znd ) DAVAKAGERE civ 
| ಸ ನೆಡೆ main, 7th cross road 100 Work completed ಅ 
py ಈ -— — ಸ — —— 
Prev ing ond laying SW amp. UGD in Ring road 10 p n: DAVANAGERE Csry 
FRaabhuvana hotel vis PB 704d 1 Ward no 18 199 Work comploted CORPORATION 
5 [Rentacementof overhead with UG cable in MCC B fecder Work completed | sscow | 
[ i ——— — —— 
5 1348 lored { Bosh are Same Projects 35 mentioned above} | PESO 
pT a K 1 ಗಾ - ಸ್‌ ik Ey ನ ] 
; Ranganaih 3 ur 101 161. } Work completed BEscoM | 
Consiruction of R1 3796 } 3794 Work conipicted H DHUOA 
5 SR 11936 11936 WN ನತ 


Name of the Project 


Expansion o1 Sex 


an Dav 


Ne NY 


enstcucuan of co 


[Censtrucuan a1 Distribution UE rk - oper. 
Hn Davanagare in 


Supply 0 


R33 


Wurk 10 progress 


Meplacemencof EK overhead by UG cable sys fi ] 4422 422 | Gnctled, 
lieedor - 
ವ Total TE [_ 921.90 1 92190 J, N 
Tl. Tenedering Sage p 
K Nam of oe SCP costin | DFRCost | "ಟಿ _ Ee 
[- Naméof the Project. ಮ . ಟಕ 010... 
K _ Nill K 
- WDE, TRG — § 
“SIN, "” Name of the Proéct..”.. i Seni] DPR os | Stage dF Projeer-: 
- . in 
Convergénce Crond Tatil Te [104126. 0826. 
| 
p 
. » 
a 
wl 
1 


Hubbaiii Dharwad Smart City Limi 


! 
SC Projoct. ೫ ರಾ 
H g 2 y Rain 
iCompleied Fleas & | 
K ; i JW Name of Cerirscie 
| X Nameoftne Projet wo ose Conpieon |* ಗುಖಸಿದಾರನಿ ಹೆಸರು) | 
i 
- | [ge ] 
1 [creating Mat SPV Website ' "407.2017 | 2107207 ; 24072017 Completed | SATECH SOLUTIONS, 
Ky } j } H Hubhaili 
| . _ — pe ——— A EEE Ae TENE 
SRR ವಾ | REST j ಈ 
2 “osiléngof Rajnalls {North) ೩937 } 0337 {2105.2018| 26492018 ; 26092016 Completed ‘ NN 
H + L - 4 A 
3 [Desilting ot Rajnsila (South) 08 i 08 23052018 19092018 } 19092018 | Compieted | SRRAWU 
h ಗ್‌ ರಸ್‌ 7 7 7 ನಾ | 
4 jSmore Toilet (e-toilet} 101 | 101 | 24.03.2018 | 25032019 | 25.03.2019 Completed I Ms ನ Por 
. £ 1 NS Rs 
iA ] H [ws 7 H f 5 Eva 
5 Sanitary Napkin Vending Machine i 016 | 013 {2510.2018| 19122018 | 19122018 | Completed | My Ee) 
6 iRain Wacer Harvesting, § 1037 037 23072018 1. ‘0 | 25122018 Completed ! NH. Taewad 
{ iF 1 | T MAS C: 
7 Redevelopment ol Ssimiriing Pooiar Hupbatlt | 243 { 303 {27422018 | 26062019 | 26.06.2019 | Completed Nl ಸ ಟು 
T ರ್‌ ಕ್‌ 7 REET ineri 
9 [Smart Schoo! 25 137 [08032019 30102019 | 30.10.2019 Completed MJSNiacrieh tafotech, 
ಃ : i | Bengaluru 
| 9 [smoreHcalthcare {i 45 1} 306 080320 30.16.2019 Completed M/S Ninerich Inforcch. 
| t H dl ನ) 1 Benealuru 
{10 MGParkPhase- 1 (rusica touerain} 56 1 67 0308205 4 Cumpicted RNA Techantory 
{ i l 1 ( £ Manplore. 
{ [Sotid Waste Managment | | | econ ea Freitas 
“11 (Supply of 15 no of Garabage Auto Tippérs 32a | 38 2803202 | Compieted [ks pins ಸ 
i & Suppty of 03 No of jetting Machines) f H £ ಜ | | 2 Sadhons Enviro 
[Renovation of Care Markets - Janta Bataa | ನ್‌್‌ EN; 
12 [Packie (A) * 090 Io60s209 05.31.2819 | Compieted I ಗ Fe 
Rehabilitation af 200 Ksiras * al j  fodiayaSTS 
H ಸ CERES otal 21.23 1997” { ಸ | 
— Hi Ongoing Stare F 
f date 4 
q ಸ : | perdontract j Completion { K 
[¥ Rasic Services to Ucban Poor {BSUP} Packare di i] Drain completed .6Okn 
H {1-Electncel work for Sehanl nod 25 
H |Z.LT chambers- 110 nos 
i : 
| | H 
| Basic Services te Urban Poor {BSUP) Pockage-03 1 p ; 7. House service connections- 8B nos | / 
{ 2 1(35Ronds) 3 | ast 104062019 3952020 ; 30102021 18- DWC pipe 160mm - 11n40m le A Biradar k 
| g H : ; 9. DWC pipe SOnim - $770 ) H 
} j H { p (10. 7-way Mulkiduct- 550m £ | 
Hf f | lf i {11. FHC Bock masonry upto lintel love! ; i 
| | H {12. PHC PEC for flooring \ | 
L [i { H 2 13. Paver blosk i H 
i} i F ; i ! 
j i 
f - | 4 — z= 
j : , 
i i f | ! 
j ; 
{Basic Services ta Urban Poor (BSUP) Package-02 i 3 POR 
i Road Length-8.08Km 42 i 20.02.2920. 102.2021 H 30.10.2021 
| | H i § 
; \ ] 
(5 | SR \ j _ Toulroads ockled-22/92 
| j length Drain length 4200 m 
j ( h. Brain work :4 100m 2. HT/LT chambers 
l ! H fou nc's 3. DWC pipe-4700m Twas 
I l F |sulricuce-4700m 5.GSB: 2200 6. DLC: 
} [2200m 
\ § 7. PQC:2200m 5. Kern stonc lo; ing :90n 
j JMSME induserist Estate - Inirostructurt Facilty Pavers: 2250Sqm 10. Gr 
| # Tauiroadlengh 212 Ka) 134 B § foods 
\ H ' l i with “Yo: ; 
| f f length 4240 ni 13. Crain wor! i 
H H H j 
j i [8700 15. 7way Multidoct-4 700m 16 H 
! j Im 37. DLC: 2200 19. PUT2Z00m 39. 
{ kh Pavers: 226 Sqm ; 
j j | 
] i Drain work 3975m § 
i fj i: DNC Pipe- 18810 m 
{ is Pac 4 New "ಸರತ Ld { 
| ¥ fe stil road sengrh- 207 Kin, 2149 j 14.02.2019 ; | 28.02.2021 2000m 
j i J&.PQC 1900 
r— ಮಹ i7.Fezder Pilbar Box- A Nos. j 
| j ; 
| 39 none 23 i 
| Fd 33 H A502 2019 04.02.2020 Bol acid upa, Beuyateaw 
¥ | 
ಖಿ ನಜ & — I Lan 
i i 
ps Smart Roads Puckage 06 New Roads H { 


[Road Length: 3.05 Kos 


Batajitrupa, Bengaloru 


[3 . [Smart Road Package AT Goku Road Koad 
Length 460 km) 

iSauart Road Package-03 

Road length; 5.069 Kms 


3947 115052020 | 1405.2021 
@ gd 
| 


33.10.2021 {Survey Wor! BS Biradar Ww 


1444 | 20112020 [RVR Constructions , 
p ] | 
1 1. Raft Concrete 
R p {Z.Column Concrete for Toilet lock 
/ | | {3. Drala Rait:700m 
| | «Drain Walki700m 
¥ } 2 5. PCC for tensilé Roof foundation colu SKS Karkala Inf 
11 |Redevetopment of Rengeri Market i 78 6&8 05.10.2019; 04.0. 11.2021 p so Umns pa 
opment of Rengeri Marke | 510.2019 | 0402020 | 19.11.2021 16. Slab Concrete for Toilet Black Project Pt Lud 

| i . [2. Guard Room raft foundation & Column 
y - Conerete 
l B.Column Concrete for Tensile Rooting 


;9. Road Work excavatlon. 
HI H l i 


f 
19.11.2021 } 2911202; 
T 


i 


/ 
| 
| | K j2-Barricading work Completed 


N § IskS Karl: 
12 |Redevetopment of Unkal Market | 23 203 05.10.2019] 04.10.2020 | 31032021 ek Conelered ln 


| - p f 4.RO Plant Slab concrete and block work. ! 


| R K 1Survey Work - 

j Z.Area Identified by HDMC for Rchabilitarion 
H 3. Cleaning of Rchabitltation Site 4 

ಘಾ Excavation-PCCERCC uptn Flinth Beam for } 
I ‘cofurons & Plinth Beam at rehabilitation site 
| 5 Seructuraf steel columin.erections for & 

| shops 6.Truss erecuon for 5 shops for 

13 |Devclapmentof Fish Market PN 5.46 | 96.08.2019 | 06.08.2020 31.07.2021 [rehabilitation tence 7; Facitities {water and |G Ramesh ಸ 
| yetectricity) B.Demotition of Existing Vendors 
| ೫ p) iShops at Ganesh peth fish market 
9.Dispossing of Debris 

j 10. Site Barrlcading 11. Excavation for 
foating for main building- 10 nos 

12. Boulder soling - 8 nox 13. PCC for footing 
{- Taos 14, Footing concrete M2S- 7 nos. 


i 
Me KS Karkals Inf 
14 [Renovation of Core Markets - Od Cty Veg Marker | 1345 1 1396 06.08.2019 | 06022021 | 5.082021 fusurvey Work SKS Karkals Infea 


Proje Pu Lad 


T Rehabilitation for Kharas G4 nos 


Rengvauan of Core Markets Old Ciy Veg Market | 
; 801.2020 [ 23032020 | 5042021 [Rehabilitation for Shops. 8 nos 
| 


i5 iB: 
Retabilittion of Kats and Shops 


| 178 Santosh baburso Rokhade 


ISKS Karkals nfrx 


1.Survey Work 


i 
16 {Renovation of Care Markets - Janta Bazaar 20 18.35 | ೧6082019 | 06022021 ; 30.04.2022 
j T [1-Proposed Tslands (2 No}. 
| / Existing stand (1 No), | 
I j 3.Cainle feeder Tank{1 No), } 
; 4Toitet Block: waterproofing work, 
} S. Retaining wall 770m (810 m), [ 
| {6 Watch tower:Parpet hrick work and f 
| external plaster work and SF soo Bcarn 
/ 
1 


Concrete, Truss work. 
16.10.2018 | 16042020 | 31082024 {7 Ticket Counter: External plastering. {Souharuhs Infra Tech Lud | 
i 8. RO Plant External plastering work, 

| 9. Food Kiosk Unnt 1, 2, 3.3:Fxternal 
plastering, 
10.¥ermnicompost Plingth Beam Concrete, 
» :11.Amphi Theaire, 
Fl 12.Barewell 

i j3Security Cabin Water proofing 


17 |Tolankere Lake Development | 16.25 20.29 


} ; | I 1.Construction of Retaining wall (280 rm) 
f Z. Ruslding for RO and water ATH Plastering 
H and Flooring) 
f3.Storm water drains (850 m)} 
j i {4.Constructian of Pond ಛೇ) 
i i S.Handicap Toilet [ | 
4 | { i [7 {6.Vermi compost untt {Plastering & Floor 4 - p 
} | ij ; uae MAS Constructwpns Lid . 

18 [MG Park Redevelopment | 142 13313 03082018 ; 03022020 | 300420n I Fn (Gym, Children play, Sensor [mle 
” ‘parkplay} f 
| 8.Gazebo ¥ p | 
} 9. Amphitheter (Flooring & Railing) i 
| 10. Tensile Roéfing 

j 11. Compound Plastering 
f H {12 Meditation Deck column 
| ‘ / |13.Cumpound wall Grill Fixing, SS Railing m 
| | 

| 


H.Survey Works j 


j K 1 [R V: 
25.05.2020 | 34.05.2021 {Pein Approval 


j 
: j | 
| ; pe k j p { Pp p 
19 IMG Park Phase « (Toy Train} 5! 42 {26112019 {3 Dlsmantitg ol existing track 
\ i | l i I I i n for Station and track. 
ಗ ನ್‌ WN ' 7 / 1.Remouing of existing rovf shety. 
| H j j { i2.kemoving ef Exsiting roof glass 
| 1 H H l | H 3.Scrapping & removing of old paint. 
' 31 {21072020} 20012021 | 2802202 imer Coat painting 
: | ; | S.Katts plastering work. 
| | f "&Puriin fabrication work 
{ l I 261 Sheer moulding. Gril paintingwor 
ಫ್‌ { f Survey Work 
p } | Design Finatizosion 
- \ 4 smantling of Exsiting Toilet inet 
2143 6.2020 | 00822 303.2021 Sn FS t 


Work 


cavarion fer 


5 0252 | 12, 


| 29.06.2039 


28.02.2021 


{1.Fouting excavation 
{Z.PCC tor Footing 
{3.Faoting Concrete 
14.Column Concrew 
'S.Flinzh Beam Cuncsetc 


16. Fabrication of Main Structure i 


7. Column & Beam Erecticn 


————— 
| 
| 
¥ 
f 


Ram Ratan Infrastructure 


| 
r 
\ 
H 


07.03.2019 


07.12.2019 38.03.2021 


Madras Sesuriny Primers. 
Chennai 


17.12.2049 | 


16.72.2020 30.10.2021 


IMS Sanjay Marketing. 
_lBangatore 


26 [Establishment af 9C Laboratory 


0.85 


i 
Fl 


0.85 1 02.03.2020 


01.9.2020 31.01.2023 


1 1.Coluran Fauting 
2.Cotunin upto Pli 
Plinth Beam 


16. Stuircase upto Lintel 
{7. M25 Lntel beam casting 


4. Column utiove Gl. upto Lintel ] 
5. Brick Masonary upto Lintcl 


[8. Brick masonary above line! upto roof stat 
9. Rouf Beam & Slab Concreting | l 


Mis. Mahesh Yaddar 
i 


ISunply and Instaliatps of 
| 3 

j 
I 


| 
| 
i 
” 


12.03.2020 


11.08.2020 


- RA 
[Ocsign aud Specice 
|ತಟರಿಗಾಸನಂಲ್ಲೆ Approvsd 


ou ul Cumera phias 
for Procuremen 
{110 Poles Foundation work Conplezed. 
farting vwo:k completed for 110 focations 
{Esecton of 58 poies completed 


§ 
೫ iMonitoring System 


jAugmented Reality (AR) based Billboard Revenue 


02022019 


208.2019 | 31032021 


11. SRS& Survey Docurac. 


JManigeal Technologies 


f 
| 
| 
j 
i 
| 
| 
| 


HECG flaca Systom Incegrator} 


9.57 


1 
li 
i 
- 
} 
} 
| 
| 
j 
} 


1393 | 
% 
i 


Ad 


19.14.2014: 


19.02.2020 15.03.2021 


H 


| 1. Instalaticn of.RFID tags 2,10,968 Nos. 2. 
ted in HIDMC Auto 


[147 GPS trackers ins 
Tipocrs 2Desigm & Supply 


Icomponents 34.53 Cr Hardware materiai 
WM applicatica deveicp: 
IM, éfiaalzatic ef SRS, 
Soir Launch ef Terapel 
er establishment {Ins 


fprncared.4. 
15. Use ease fo 
FHS & Shh 
Contro! C: 
lEquipmens 


foe Cont ul Center 9.20 Fuel Sensors 


itor HOML pwned vehicles § 


Sirvey reports have bren Suhmitred jd. 


T 
i 


NEC ldia Py, Lid 
nof! I 


1 p 


30 velgpment nf ICC 


49 


0301209; 


31012022 


\ 
| 
j 
| 
| 
1 


Souhardha info Ten Tk 


31 JICCC- Services 


್ಸ 
i 
| 
I 
|] 


362” 


27.06.2013 


27.03.2620 | 15022022 


j 1. lati ofmatudar UPS: ಸ 


{command Control Center 
$2. Pracured and installs 
{Command Corser 

13. Lighting ond power 


Floor 
pt UPS & AC wiring lor UGF 


i 

1 

5. Daw and Telephone Cabling l 
{6-Transformer vrection works completed ; 
7.AC Refrigerant copper piping works at | 
[ 

1 

| 

! 

| 

; 

j 

| 

I 


| 


Jwiring termination work at UGF 1 
[ Stich, socket and fan regularor fixing 


cui boc upper 


First floor 8.Disrribution board dressing and 
MCE nxingworks at UGF completed 9.UCF 
lumtung and Drain outlet connection wark 
fenmpleted 10.Light Pisturcs fising axd 


IC indis Px Limued 


itch 


2822೭2023 


FAS Sagas Marketing, 
|Bangsore 


33 Publ Bicycle Shoring 
fi 


10.20.2019 ; 


10.06.2020 31032021 


F1. Survey Reports 
12. System planning 
[3 Suuicn tnstallatlon plan 


| 1 
tS Trinity Tec 
ik 


j 
! 


[ 
fe hitaguppi Huspital Upgradation 
| 
j 
i 
j 
1 


29.05.2020 ; 


28.05.2021 28.05.2021 


sting C: 


tii) Shad Concre 
sc} Mascnusy Work 

} Linte! Chejja Bar Bending 
i) Celing Plastering. 

B) Adininistrative Buiding 


{0 Dismantling af exlsting building ar 


insuutive Block 


Building 


for existing FF Slab 


iouing concate for Adminitrative Alock. 


Sluis 
Shottering 45 Conaructons Lid. 


Mangaturu 


eit. 


| 
[4 
1 
| 
| 
x 
| 
27.38 | 
Hl 
{ 
/ 
i 
i 
| 
7 


0೬.01.2021 01.07.2021 


| 
i 
7 
j 
j 
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Survey Work 
“1. Demolinion sting 
na ig Dedrisl 


i 20.03 2020 


Fl 
i 

ಮ 
j 


! 17 06.2020; 


17.08 2020! 


| 29092020 


i ೧9.) 


2020 : 


r 


— 7 ; Fy ಸಾಸ ” 
p | 4 [Nala Renovation Hse | so 16122020 1506202 | 1506202) Survey Work ls ¥. Bandi 
pe ನ | ———— — - he — 
42 {SyclesdChangs Challenge (Projece funded by 826 025 119012021 ಗೂ | 5004202 ISurvey Work isin progress ಸ AS Pama 
DULT Banglore) 1 _ ! NN ೧7 ನ Danyalore 
43 [Urban Observatory and Center of Exceflance H ್ಸ } f B i 
I(KUIDEC] ನ್‌ § | I A p ಬ ey 
| 2 Tak SS i EES I 
| nding Sage - jy § | | 
| sta Span | Préseht Statiis Name of Cniracir, | 
ಪ. A ್ಯ ಸ he *(ಗುಪ್ಲಿಗೆದಾರರೆ 7 
ಫೇ | Submission MN ಉಪಿಗದಾಲರೆ ಹೆಸರು)" 
H | FYechaicat Bid Opening on 07.01.2021, 08 
1 [Redevelopment of Ols City Bus Stand at Hubbatl 30 #0 [16.122020| 05012021 2 bidders participated, Technical Evatuanon 15 | 
¥ f jin process. KN f 
f T | 
{ 2 [Vani Vilas Development (BSUP) 12 15 | 20.11.2020] 25012024 1 Project Tendered 
i I i rolc$ } 
{ ನ TNE A EES of H H ನ N ಈ 
IV. OPR Stage /FR Sage p 7 - 
£7] } ‘present Status. ... Nami of Contactor. 
; - 5 f (ಗುಷಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು) 
i Jenderthg.! ಸಂ ದಾರರ ಸರು) 
7 } KUIDFC Technical Commitee Approved DPR on 10722020 
| 25012021 | andaccordingly the subject was placed bofore HPSC and 


accorded Its approval on 19.82.2020. 


Grand ToGiSeM 


PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PP Project 


1. Completed Projects 


I. Ongoing Projects — 


Name ofthe Project 


i Ce Cost incr 


7 ಧು ಗಾ % 
iki ‘Dateof | -Prabatle :; - ಬ ಸ 4 { 
Wark A lo ; SS Name of Criracior ~ 1 
| Order date {Completion as ಕೋಲ f Present Status ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆನೆರು। 
k (ss { ‘betconmact } 2 ; pd 
i H | } KP K N 
— 7 7 H H 
{Smart Parking Tower (Multi Level Car Parking) | I _ | Excavation for Cellar-02 ALS Suresh Enterpnses 
1 [SCH Funded Rs 10¢r 2 50 28.12.2018 (mem rkisin progress fou Led 
H | H } 
[ . Total 580 H NE EN j pe 
eT Hl. Tendering Stage ಜಾ | H 
fF ಫು [Tender “1 StDateot 7 ಮ § Name of Coxiractor 
J p ಇ dae 
SiNo | DERCoSt |e. | Bd «2, PresentStans (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು). | 
4 REN ‘Submission | - FE ine 15 
f H j ; y 
{ 1 JEN Streetlighting 642 17.11.2020 | Wy i ssucd awaiting for 8G ರ 
i ! I p ಈ 1 
{2 [Solar Roof Top ್ಥ EAE 1 - 1 No Bids received, Project wo be Retendared 3 
Vota ER SET NN C7 ESE ನ EERE ] 
W.DPR/FR Stage 
ili RE 7 DR | FR Approval 1 ್ಧ R p 
1 ಸ 4 . A 
{ ನ p F - Approv Name of Contractor 
is [ Nai ofilie-Prjett ‘|: PER Cost {Approval até ನಕರತಾಣ 31ೋಟತ ; ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆರ ಹೆಸರು; 
[ § ಸ 1 Nil ig ೫ SRT } 
[7 > Grand Toul PFP- T1434 TIE R ಹ್‌ 
ಈ ಘ್‌ ಲ H e 
Convergence Projects KE ವ ೫ ಹ i 
H 1. Work Completed R § 

m _ 2 ಸ ದಾ ಮ ] 
sino. WE pe “JPR Costin Work Ofer F ಗಾನವ | 
1 Water Supply Sem 247 Vater Supply- wich smart metering, STON NTN RE: Work Complvted Fie A 

2 _jlmprovement of Road - Kamaripeth police station to Unkal Cross H 46 45.96 (SR A K K 

3 rm Water Brains 152 14.13 
OT ‘oilers } 193 0.95 1 

5 [Repair of tamiogton school [ 3 H 3 l Work Completed ಸ 

¢__|Buik Water linprovement Hubbaiti-Dharwad f 26 t 26 | gE ... Work Completed Kf 

2 {Road work from industrial estate to Tatvadarsha Rospial grt] 1 E Work Complcted 

B_ [Providing sewerage system: to Hubbali-Dharwad twin cities under AMRIT TT TET 1675 I Work Completed 
[& KS Total TN Cn 224 F220 ERA IK 1 

Il. Ongoing Stage PRY [ez 
ಸ °° IDPRCostifi! WorkOrder Present Status ig 
rie 3 § Cr } Costincr. 5 @ 

j und Dinas WT 182 J Work Order ssued EEE ! 

2 old Waste Management NCTE Work Order issued NE ra 2 

3 Koad - Indi pump to inkal in Hubli City Limit OR 40 3 Work Qrder Issued f } 
{4 [ImprovementofNoad Old Ni-4 road Kamiirieth Police station te Unkal | 30 30 [4 Vee 
f k ಮಾ Total EEA RO ETT ETT TS 

ದ: ill. Tendering Stage ಗ J ENEREE 
Name ofthe Project K & DPR Costin I Work Order } 
ನ k Ey ಭರ i Cr CostinCr i § ವ 
Il 
K ನ IV. DPR/FR Stage ie 7 
{DPR Costin} WorkOrder 7 | ಇ 


- Comergcnce Grand Foal 


SON Frlzcr 


L mpd ನಾ 


ಗ RN - T - ನ ‘Acta vate ಗ 2 ಹ ನ 
Name ofthe Praject- p df Present Status, oe onlractor.: 
ರ | , ಕಹೀ, 5 per contract - Completion: ಮ ಖ್‌ (ಗುತಿಗ್ರದಾರರೆ ಹೆಸರು): 
Mae si | - 
5  [Cunversion ofail the lighting in government Budi - i 
2 [omer Bhting in g ing | 2005 1.91 04.0249 | 04082019 | 30092019 Coinpleted Lakshya Electricals. 
| | Bangalore. 
Construction of Cluck Tower at Clock Tower lunction: | ; i l 
Civil £5 lakhs.Aluminium Ladder Rs 2.15 f | j Mr. H.N. Gowri 
12 Fl 7: H Dy 36022019 PN MN ir, H. N. Gowrish, 
lakhs, Electrical Rs 1.60 lakhs, Analog Clock Rs 675 | 9 75 802.19 3602019 | Completed Hassan. 
lakhs } | | 
1 
T 7 ಮ 
| Mr. Venkates! 
_ R R | Venkatesh Mayya, 
Smart Road Package 1 - improvements to Nehru f | ; R ಮ Te enkatosh Ma 
3 [aidan Rood from Clock Pe 6.16 2.16 20.06.18 | 20.12.2008 | 31012020 | Coinpleted M/S 5¢ Engineering & 
(y \ Construction, Mangalore 
1 
f | 
Construction of Smart Rus Shelter and E-Toilets in » | KN j ೫ | Mr. Kajkamal Das, Kamat-! 
14 8: 80 2403.18 | 24092018 | 3101202 cteಟೆ K s, Kama 
| PAN City. Phose2 (18 ros) 4.80 | 2.80 | 03.18 109.2019 | 31032020 Complete [nb Mangal 
SN _ 1 l | j 
1 7 7 * ; + 
| ' H | j SN 
| 5 proldingcivil interior work for Smart City office. | 067 050 | | 31102019 | 31102019 | complet Mr. Naveen Kumar, IC 
| | ಈ ty “SO i | “10. y 10 | Completed Tudia Pye Led. Hingslore.| 
_ ಎ 4 l 
| WW . A WN f | Mrs: Bincy Baby.M/S 
P's ian cr pantbus Sholier anid EToitsin: gg 7 aos 1 0012019 | 15.03.2020 completed sam Sclorititc Solitio 
| I Thiruvanathapuram. 
T 7 
{Supply & installation of 37 bedded ICU at new super , | j ! Mr. Sudhakar D Shetty, 
7 {speciality block of fsst leo: at Wenlock kospital | 347 | 34 5} 30102020 | 36052020 | 
i inremices Hf { HN H 
H if | j 
IE Tori if PATON TTT) I Nf —— 
§ [] ಹ್‌ Freed 
7 7 Fm _್‌ಾ 
MN H Dati of Probable 
\. sto! Natu of ihe Projedt Ser Cost. | Wocist Workorder Compietion as | “dated | 
ಲ ik - - | per coritract ‘| Completion | j 
. I k - | 
7 p ; 7 H A 
| f ಮ } : | 7 : iaiman Asit, M/S 
1 [Construction of under ground drainage in Lonc-4 i 500 450 | 23.05.2018 I | 31032U21 | Construction, 
(Part-1) in ABD area | l \ | 4 
| \ ! j [ Udupi H 
j H H f lf {1st floor allotted on H 
|, ; H | h 104.07.2019.Softwarc 
| | | [dwvclopment under 
| ; j j i development 
i /f [ j Procurement of Smart | | 
| | | | 
1 | IPoles GPS devices & QR | H 
\ I | } 
H H | I {Code completed.Smart 
1 Sctection of System intcgrator for implementation of | ; 1 {Pole installation in fia/s Madras Secirity 
| 2 [Comandand Control Center Components in 3200 | 2801 07.1118 | 31072020 { 28022021 {progress (Sample smart iS Mac ras Secirity | 
Mangaluru City ' 1 pole in Mallikatte is 
| | | l installed). Video wail 
| | | / i [installed Pre golive 
/ } } jdemonstration 
Hf F | {conducted un 
| | j 126.09.2019. User 
H | | | H j 1 yAccepranct Test foe j | 
i i } | ; | 1 Saramntise Mannswment | 
7 | nage in Zone fv | l T Mr.C. M. Nazecr, M/S 
j 3 [Construction of Under Ground Drainage in Zone? 950 { 855 | 01622019 | 31122020 | 3105202 shaan Enterprises, 
part Z and Zone Il part 1 in ABD Arca (UCD -2) | Mangalore 
] | | f 
; i / ! | [ | . 
[| sn | son i | [i LRsB9Ce  IM/SMa | 
* | i jhas been released to }Printers 
\ ! | ‘ | l IKMDS on 30.07.2019 | 
Hd f H | 1 ವ f HNN } 
j _ H i / : Mr. S. Abdul Khador, 
5 [Smart Road ~ Package 2 {Loup road} 1450 1376 | 04072019 | 03322020 ! 30042021 M/S Liya Infratech Pe. 
| i [ |. 1 Ltd, Mangalore 
f ” | 
Mr. Venkata Chaapathi, 
| 6 100% Underground Drainage nerwork in ABD Area « 2500 } 2405 {2308209 | 22122020 | 31052021 MS VSAGA Infra 
| Package 4 | | i | | p Projects LLP, Bengaluru { 
; eR ( . l E 
f - j | |! / f ] | 
| f i 1 f Mr. Sudhakar D Shetty, 
7 Smart Rnad - Package 4 {i 400 | 4121 | 16.09.2019 | 15022021 31.03.2021 M/S Mugrody 
p | § j | | Constructions, Kavour 
i 4 
; ; ! ! | | I | Mr, Sudhakar 0 Shotty, 
| 8 Smart oad- i 3908 4687 7 1612091 1503202 31.05.2021 ; M/S Mugrody 
' ‘ | Constructions, Kavoor 
_ ಸ H _ I. 
I ನ N KN SR | | / ir. Sudhakar D Sheuy, 
4 [Smart Ruad- Package 9- Canstrucrinn of Pedestrian | | | MJS Mgr 
[Plaza / | Constructions, Kavoor 


Mr. Abdul Asif, M/S 
Seedi Construction, 
Mangalore 


Smart Koad - Packaie b> 


Mr S. Abdul Khad er, 
M/S Liva Infratech Pel, 


Led. Mangalore 


Temple 


K Me. Jagadeep D Suvatna,” 
12 {Smart Road - Package 3 19.11.2019 | 19.03.2021 | 31.05.2021 Mangalore > ; 
. . p Mr. Sudhakar: H Sct. 
13 [Smart Road - Package 7 18.11.2019 | 18.03.2021 } 31052021 M/S Mugrody 
Constructions, Kavgor , 
Notice te proceed 
issued on 24.12,2019. , 
Strengthening distribution system for implementing Survey works & pipe 
24:7 water supply including 8 ycars 0 & M to 24122019 | 24122021 | 2432202: Yin worksundee | Scheme 
14 Mangaluru City {Contribution fram Smart city fund ಗ್‌ progress (KUIWiMP} 
as Convergence) upto dato,ks.69 Cr has 
been deposited with 
KUIDPC K 
SN | Mr. Venkata-Chalapathi, 
15 |Relavenation of Gujjarakere Lake for Rainvater 14022020 | 14062021 {| 14062021 M/S VSAGA Infra 
harvesting & recreation Projects LLP, Bengaluru 
- Mr. Sujay Kiimar Shetty, 
Construction of Command Control Building - annexe 13022020 | 12022021 | 31032021 M/S SKS Karkala Infra 
16 [ro MCC Building : j 342 Projects Pvt. Ltd. 
k Karkala 
. Mr. Sujdy Kumar Shetty, 
i7 Upgradation of integrated Asset Management and 13.02.2020 | 12022021 | 30042021 M/S SKS Karkala Infra 
Urban Property Ownership Recard Building " Projects Pvt Ltd, 
Karkala 
] 1 L- 
Mr. Sujay Kumar Shetty, 
KF M/SSKS Karkala Infra 
18 [Skill Developmentand Safety Training Centre 14.05.2020 | 13.05.2021 [13.05.2021 Wik pot ud 
Karkala 
| Wp ಸ | Mr. Siba Prasad, M/S 
19 Community Levol Facilities along with international 20.02.2020 20.02.2022 Udra Construction Pur. 
swimming pool ' Ltd. Odisha 
Mr. Shromith Rama 
20 [Integrated Development of Kadri Park Area 18.02.2020 | 16.02.2022 | 16.02.2022 Kamath, M/S Rama 
Kamath & Co, Mangalore 
MU in one computer 
installed in 35 
classrooms.392 Google 
notebooks have been  JMr. Ramireddy Chandra 
jonof hools in afl; delivered.Teachers  _ |Mowleeswar Reddy, MS 
23 Implementation of E-smart schoos in allgovernment 14.02.2020 | 30.09.2020 | 35.01.2021 [training campleted.130 [IL&FS Education & 
schools-Package 2 - ICT desk & benches have {Technology Services 
been delivered Waiting [Ltd Mumbai 
for xchocl reopening for 
o-live. 
R R R . Mr. B Vinay Kumar, M/S 
22 |Rsiuvenation of Kavoor Lake for Rainwater 27.02.2020 | 32072021 | 31072021 Yojaka (India) Pvt. Lid. 
harvesting & recreation Mangalore ” 
Mr. Venkatesh Mayya, 
23 [Rehabilitation of Central Market 02.05.2020 | 02.11.2020 | 02.02.2021 M/S $4 Engineering & 
Construction, Mangatare { 
Mr, Keshava &. M/S 
24 [Upgradation of Wenlock Hospital - Infra works 06.06.2020 | 05.06.2021 | 05.06.2021 Pavithra Engineering, 
- Mangalore 
- . Mr. Mohidcen Hlassan 
25 upgradation of Mangala Stadium 02.06.2020 | 91.03.2021 | 01.03.2021 sharieif, M/S Creative 
- Engineer, Mangalore 
NN ನ AR | Mr. Karkala 
26 [Construction of additional floor at existing building of 24.06.2028 23.06.2021 23.06.2021 lAnanchabrishna Shetty, 
Lady Goschen hospita) at Mangaluru MAS 0 
R | ಎ fr Karate 
27 | nderground Drainage network in ABD Area- 04.09.2020 04.03.2021 04.03.2021 Ananthakrishna Shetty, 
Package 3A Mi 
7 WN § Mr. Karkala 7] 
28 [Cndcrground Drainage nctwork in ABD Area - 24092020 | 04.09.2021 | ne03202 [auanihate sna suey, 
Package 3B arkala 
+ 
Work order is [ ' 
06.10.2020. Hxcavggion Mr Sudhakar U Sherry, 
29 [Upgradation of Wenlock Hospital - Surgical Block 08.10.2026 | 14.10.2022 } 14.10.2022 Norks in progress. [ays Mugody 
Work stopped due ua Constructions, Kavaoe 
| Court stay order “4 
R } Kaila |, 
aa [Retcofit Car Street A areas of Sri Venkatramana hn Sheu.” 


Rs.15.70 Cr deposit 
N { contribution has boco 
|, be R | } } made with Railways till 
ರ N date for Construction of } 
Ps 4] Connector Road from NH66 near Jennu to Morgans j ನ been Mi SudiaSarD Sets 
| 4 gate including construction of RHR 49.95 49.95 | 02.02.2021 11.02.2022 13.02.2022 awarded 0 M5 M/S Mugrody 4 
4 5 ; | | Mugrody Construction Constructions, Kavoor 
| land LOA issued on 
h f 07.01.2021. Work 
Order will be issued by 
‘ H { 02.02.2021. 


f 
Total ಕಾ TAGE] N y ಾ f— EN ಗ್‌ 


HIT Tenderi ಟೋ 
ಧಾ ಕ್ಯ 


h .-[1ast Dareof ; RS KS 
|“SLNey Tender Cost -.. Big: - |.No-ofterider, Present Status: 
ಬ ಫ್‌ ; p pe Submission |: . -<2l5 _. ನ 
Construction of indoor Stadium for Kabaddi & Shutde 7 Coli 1 Tender has been cancelled The 
1 | padmincon near Urva Markét BE TSAI 062020 3 [chairman instructed the AEC to revise 
Construction of RCC Retaining Wall and jackwell ot 7 RUIDFC Technical Committee approved} 
1 2 Jheadworks ncar Thumbe Vented Dam for Mangaluru | 1050 1050 | 25012021 100 [teDPR. 
| Hl Gly Water Supply if | Tender notificarion published an 
HR Tl H CR TF - RES 
ಲ 
ABBR pp § 
approvat |Tentative Date Present Status - 
M - ಲ ois i | of Tendering. R 
x fe 
1 [Commandand Control Center Stags 7 3000 | ಸ IPE Rvided STCRDTE 
2 Watertront Area Development 150.06 ನ 7 Work Order has been issued to the AEC! 
TB Total, - 180.00 3 NEW 
ರಾ GRAND TOTALS EE 


PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) Project RSS 
4. Completed Projects 


dtl 


ಗದಾ TT SEEN 
po ಕ 4 E “hy ಸ y Dateof Actual Date ke 
.] “SCP Cost, | DPR Cost ಸಂಗಂ Comptetionas | - of | Present Stars | 
se | {per contract | Completion ! ಮ H 
| { H KE } 
್ತ Ni 
H 11. Ongoing Suge 
ಭತ SN NN ಪ Dateof Probabls p 
2 Namé of the Project” SCP Cost | DPR Cost | MOK Order co apletionas | dateot |: PresemsStains 
. ನ ‘ ನ ನ per contract | Completion d “| 
p, i ; K 
- — . w ಲ 
1 Installation of Rooftop Solar on Government Buildings 7.08 | 708 | 20.02.2016 3004.20) | 30.04.2021 Agreement with Gove 
1 in ABD ares Phase 1 | | ! l ! ‘buildings signed onls 
Development of MLC with retail space near ಗ ಘಾ ange Revised LGA was issued | 
32 pompankats unc 7205 7905 NII EE on 29.06.2020. 8c has | 
3 [Conversion of Street Lighits to LED 6263 6263 | 01012020 | f 20.06.2021 {LOA has been issue to 
| | ithe Conraczor on 
Redevelopment of Central Market along with Fish ಧ ಸರ 7 Finacial Bid/E Au: 
; 30.05.2020 | 31.122 12.2023 
ES Market 114.03 | 134.03 30.05.2020 31.12.2023 31.12.2023 ಸ completed. The Board 
Toa’ 262.75 262.79 1 I 
/ ul Tendering Stage } 
ನಾ ್ಥ 7 | ಜಾ ೨ CN SE T 7 Fl 
್ಲ | y 7 ಗಾ 
S.No.” ‘ Name 6ftha Project “SCP Cost :|- DPRcost, | Tentathve | LastDateof Préscht Status 


Date Bid Submisston| 


್ಥ 1 SEEN 
Hl | j R {No bids received. Tender (Cali2} | 
3% ges Wansposk yb Calera Bus Terminal 445.00 | 345.00 5 25.01.202 Notification was published on | 
[eth Rctail malt and Recreational Center} 05.09.2020. Last date for submission of 
Total pi 445.00] 3500 7] SRT f - 
IV. DPR/FR Stage 3) 
= TT TE HN 
f. Name of We. Profect . 3. SCP Cost | DrRCost | Approva ; Approval | Present Status 
: fg x ರ ; [Date | ೫ NE 
il 1 
H ದ GRAND TOTAL PPP g 1 70779 | 70779 7 } 
Convergence Projects ಸ j 
L Projects Completed H 
SUNo ಸ್ಯ “Name the work... | ನ Present Status -} 
Deda ENE ond i 150 } 
‘Development of Road - Hamilton Circle to Old under Main Road 140 |] 
Developnrent nf Bavutagudda liga Masidi Area - Interlocking, 1} 060 1} 
Development of Sturrock Road Widening of Road, Drain and [169 
_IDeyeiopment of Koad from Hampankata Circe to Muttapa Cudi 0೨5 ] 
Devetapment of Karangaipady Circle CT 
Development of Old Kent Road (56 
{Development of Rnd from Hotei Krishna Bhavan to Hoel 650} 


Tocvelopmentot Jeppu Kudapadi Roa 
Development of Road {rom AB Sherty Ci 
iDevclopmaat of Rond from Nandigudda Circle io R. 
Dougackori Ruad Widening 
Bunts Hostel Road Development 
S Road Widening 

3 Rao Koad Devclopment 
denis ng of ronds 
apy Bin for Street level collection 


Work Tompleted. / 


cle to Yemmekere Crass 
tion 


1 
| 
CE j 
| 
\ 
j 
1 
| 


A _ Toul ©. ನಾ | ose |. _ ವ |] 
IR 7 I. Ongoing Stage 
-Nameé ofthe work - "Costas per NM ‘ 
1 {Rejuvenation of Sewerage System and Missing Links works to i 30.0೧ Project stant date:08.06.2018.Work in progress 
2 100%, water supply coverage along with resilential meters, water | 40.00 Financial bid opened on 20.08.2019. LoA issucd an 19 10.2019 ಮ 
3 |24%7 water supply residential water meter, Bulk water meter along] 88.75 587.68 Cr {Capes)+ 204.75 Cr " 
4 Community Level Facilities along with international swimming pool 5060 1 To takv up in SCM Cost 
5 [integrated asset management and urban property Ownership 2.00 To take up in SCM Cost Wl 
i. Total ಮ STE - RN N NAR 
Ti. Tendering Stage K 
= . |: ಇ 


Costas per.|-.- 
SCP (Rs C7) |; 


- ‘Name of th work : 


-- Grand Fotal Convergence... 


120: 


Providing infrasuructuse tov deviopmesn of «macs leary j 14 


20s 


12019 


14912015 


 [Decoproert of SMART UBRARY ICT interveotions 4 brazics 
3 Jad 11Schoo)> 


11.09.2019 


1712209 


[Sy Mohammad Abzut 


I 

T 

| 
p 
| 
r 
i 
[ 
} 
Fl 


01.11.7020 


i f - 11022019 081019 | 
{4 [oeseepmens of Vara Park 
bs [pevciopmemorEamey wetiae Pare 193 14.11.2080 12082020 | 
6 |Dovckpment of Cosenancies ls Package! 19022019 2408200 150020} 
i F ೩ 2312: 10.0೬20: 30೦62020 F 
‘Scpphy. estalaGon Coreahiising 20d Dperatan & py ye 20 ಇಂ ; 
ES | 
[ m ಚಂಪ | uso ೫200 
F suppring and Isaksson ot Furritures to €O00-49 Hospi | gg ೨0 'ಂಕನಂಂ0 503ರ 1, j 
ಸ TIE ee] 1.85 ಸಾಂ Werk. dma SR. DS Ald Ren 
forekooe of Comerancicv in Fx ¥ 


- KH 
[re 


PTET 
ಗ of Matharabika somple park (Far 03}in 


3 
[3 


Werk Cominsi 023121050 


Wert cormpietrd 00.01,122020 I RlNiSeanath 
Weck romped on 04.12220 SA. CVChandrashekar 


WEST 


t _Ishhramoega Cry - ] ! _ 
72 [Sman Education in Con Shoot. Pan Cy (35 veto) CT 30.06.203 

“Joerctopmans of Pama ite Rand Shehadrlpurar Chand [in MN 
13 _[ripan 0 coropound Mision Corzpound Park. ಲ 


Sree of Farka Hallecwss n2g3t pare, Katralon 702d 


_ Tu. 


ist. Ankamade cows 


| 67 Cಂಜಭಶಿನೀಲೆ ೦೩ 31.17.2020 
Werk Compirted 62'31.122020 


ಇ 


Fran Rud Rom Auk Or w Adsl Grew | p 
Deveiopraratol Smans road in package 1. Ares between BH | [a 
2 [road Savalang Road. Kunerpy roxd. ln Shivamojzs Clry, t 7 —— 
ವ H 7 2202 iw Sn Verduuchals; 
H Area herwren Pil Cond « ¥uvempy Red: Savalsngs Road | ಮಯ 1 NN [Wont tn Progr | ನರೆ 
LO  jaov Ring Road znd Canal Front Road: Package 2a } — fsn.kuv Protects Rete 
f res ove Wa Rend Kemmp Rd Sopa 8rd Cal | gg | mm | } nossse | 2602202 [wettnemgem i 
[2 [pronsosreyn OO  , 4 --- 7 
[Ares between Savalacgs Road « 100 Ring Kaud- Baler Ure wn | j 3LL20t Work in Progress 
5 [pe | li | 4 7 
Ares betncen Savatanga Kend« Bataraftirs Road « Rlves From | I H i pS Joss in Progress 13a indratech, 
«fy H H H H ಎ H 
Hi n 
7 . H | I | T p Fin whew evokes mel H 
{ ; lneceopmemottanet Ring Road bon semi utlocs uncionto | 500 | sz | H "ಎಗನನಗ ಗಂಧಾ | | 
* Jean Sm} Hf j H lj 1 i 
evelopment of Herags Walk Village f is0e209 1 20200 1 31.03.3021 ‘tock tn Progress IS Afoncaish & Co 
3 IDevelopmeni af park ter Country Cub H H 16. H ml 3 ml ಶೀಗೆ | 
10 JDeveioprens of Conservaecics in Packagn3 i 260208 07109 3 3101102) WodinProees 
- 12 PeekpmeaiofCorsermascn in Pekiged f [Ne 31032033 Wort1n Progress 
- y 7 N 
Paces Raiceepmraa Cormac iene —| 07.203 fwesktn Pr Skid Tech Engineers 
1 2 [ಾಾಾವದಾವಾಾನಿವವ 1 | 31.07.2023 {hn Progress ng; 
TN ee ಗಸ H & 10950 workin Progen Te 
14 [CenalRrierionani Foie ih 1100CN } H 32.03.2021 ‘otk in Progress [Sn Abchd Kabom Azad 
i [Sverfoens Developers wens pans _ WN T ವ N | 
15 Jbroge, Rheer Fert promerada, otc. sorts Doak | 100 10722 14.00.2019 H 3.052022 Went ta Proges [Sek KMV Projects Pu Lad 
H feeraratred Arcvtecture (DELON tap by HSH av oss) | [NR week utenus by ep 7 Wakimupty ಮ 
|e { | uso 1220 korore? 7 { Pies Ps Workin Prog>ess | Work takenup by KUIDFC 
Deveopmens of Physeal infra ure inicror. HVAC and Hl T —— 
| 17 [ fot setting up of Coromand and conrad ene 3. 21.12.2018 1006x019 Ff 33.03202) Work in Progsecs 31. AnYamdegows { 
3 imerpreaiion centre wilh sn: 30067021 30022051 werk tn Frogros JCeater for Evirantmcns and 
[Coavervation of Heritage Duilding « +, ' 
§S (Karnauka Sangs snd otter bullcings (Fermkry) H 300620010 | 1010702 [Work tn Progen lintach Pur Lid 
i H 1 
lonof er ~Corpercdun Hain Building § { H ರಾ i 
EN TE 1 | suo fer Jinan ua 
| fe oratten and Adaptive Re use of SNivapp4 Nain pstare | Hl 
Precinct (DSOMT basis: Turnkey peoire) H | fi 
22 Fare Unig 1 Phyrfront Crema ೩೦೦ s J ooo 1 Y in ropes [SHR Virani 
[32 Aprekdings mest De Shee © Toi Ge TAGE | 1835 1020 | 10037020 23200 | i057 won veges [ASM Brothers 
> [Oretpmerd of Corporation Fark (Pat 17) In hem H ; | 
| u ಗಾ RC TN EN NS Fort prope ] Sn. Pradeep Constructions |] 
2 Contrurlon FHT ws Se ಮಾದ is TOs | 31.082021 31೦೫2021 [Workin [S. SKS Pe Led 
| FS ಲಾ Hue J oss Toro 92020 oso Workin froeren Ita Patiemh 
23 _SMtedern Petire faformaiony Toul end HRT H 22 Fe 7 - Fl _ ಸ 
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2 3 ; Hl 
1 ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೪ಟರಂಡಿ ವಲಯ ರಕ್ಷ ನವರ ಪಾಕ್‌ ಮೈನೆ ಸಬ್‌ ಮೈನ್‌ ವಾಗ 3ನ md nr. 
'ಇಂಟಿರ್‌ ಸೆಪ್ಯರ್‌ ಗಳ ಅಳವಡಿಕ್‌ (ಪ್ಯಕೇಜು--2ಡೆಚ್‌ಯುಬಿ(2) Wl ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ. [ 
H Be RN Pd EN ವ, ¥ } 
2 p ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೪ ಚರಂಡಿ ವಲಯ-1&3 ರಲ್ಲಿ” ಸೀವೆಡೆ ಟ್ರಂ೫ ಮೈನ್‌, ಸಟ್‌" ಮೈನ್‌ ಮ//ಕಗಲ್‌ ಇ 37,53 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 2 
; ಇಂಡಿದೆ. 
i ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ ಸೆಪ್ಯಟ್‌ ಗಳ್‌ ಆಳವಡಿಳೆ, ಒಳಚೆರಂಡಿ ಪಲಯ - ೩ ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ, 
ಸಬ್‌ "ಮೈನ್‌ ಹಂಗೂ ಘೋರ್ಸ್‌ ಮೈನ್‌ ಪೂಖೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಳ ' 
|ಟ೮ಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು -ಹೆಟಯುಬಿ2ಎ) 
f 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ [ಖಸ್‌ಜ. ೨ ತಂತ್ರ ಸಃ 
| [ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೊ ನಿವಃಹ್‌ಗೆ (ವ್ಯಾ 
[ [—್ಳ ನನ ಳಟರಂಡಿ ಸಾಮಣಾನಿ” 
” ವ ನ ಹ W ವ್‌ 
8 ಧಾರವಾಣ' [ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಲೆಣೆ (ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಟಿ ೧6 ಮುಖಿ ₹೧) (ಹ್ಯಾಕೇಯ- 
(ಗಿಹಿಡಬ್ಲೂಡಿ02) 1 
RL] pl ವ ಬ EY ನ 
6 | ಧಾರವಾದ' 3% ಎಂಎ ಎಸ್‌ಟಪಿಯ ಬಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಗೂ ನಿರ್ವಣೆ . ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್‌ - 
ಸು (ಪ್ಯ್ಯಾಕೇಚು-0ಡಿಡಬ್ಲೂಡಿ02ಎ) 1 l ವಿಬೋಲಿಯಾ ವಾಟಿದೆ j 
ಃ | k ಸಲ್ಯೂಷನ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. | 
K] ದಾರವಾಡ ) Tedd. ಮತ್ತು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಸಗರೆದಕ್ಷೆ 'ಅಗ್ಗೆಶಾಮಕ ಮು ಘರ "| KT) “Tica amd ಮೊನನಾದ್‌ 
ಹಾವೇರಿ ೮ಾಣಿಟೆನ್ನೂರು [ಸೇವೆಗಳ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಖ್ಯಾಕೇಜು- ‘ ಇನ್‌ ಪ್ರಾಸ್ಯಕ್ಸಲ್ಸ್‌ 
§ _ ವ್ರ 
| A - ರಿ2ಎಫ್‌ಎಸ್‌01), ! 
| § SF hp ws 2 RE HO EN i 
8 | muand ದಾವಣಗೆ '[£ಳಚರಂಡಿ ಡಿಸ್ಯಿಕ್ಸಾ 1 ರಲ್ಲ ಭಂ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಪದಿ ERO CST ST; ಕದ್ಯಾಪನನವಾನವ್‌ 
ಆಳವಡಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಡಿ ವಿಜಿ). jy ; 'ಇನ್‌ಫುತ್ರ ಪ್ರಾಟೆಕಿಸ j 
: | ಪ್ರೈಲಿ. i 


[4 ದಾವಣಗೆರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಳೇಜು-02ಡಿವಿಚಿ01). 24.28 ಮೆ//ಸಾಲ್ಕಾನ್‌ N 26.89 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್‌ 
1 ಬೆರ್‌ಹಾಡ್‌ IR — 
10 ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಪಿ.ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು- 29.49 ಮೆ//! ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ 31.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
” 03ಡಿವಿಜಿ02ಎ). "ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 

. KR _} 
+1 ಗದಗ ಗೆದಗ-ಬೆಟಿಗೇರಿ ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗಟಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸ. 99,75 ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್‌ 104.5] ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಫ್ಯಾಕೇಜು-03ಚಿಡಿಚಿ01) ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್‌ 

| ಸಲ್ಕ್ಯೂಷಸ್ಟ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. 
J _ 
[pl ಗಡಗ-ಬೆಟಿಗೇರಿ |ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ನತರಣಾ ಜಾಲ - ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ 27.54 ಮೆ//ದೋಷಿಯಾನ್‌ 30.61 ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಳೀಜು-೧3ಜಿಡಿಜಿ0 ಎ) ವಿಯೋಲಿಯಾ ವಾಟರ್‌ 
, ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 
| ಗದಗ-ಬೆಟಿಣೇರಿ [೪7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-೫ಡಿ ೫01) 721 |ಮೆ/ಎನ್‌ಪಿವಎ ದ UAT ಪ್ರಗತಿಯನ್ಲಿದ: 
| ಇನ್‌ಫ್ಯಾಸ್ಯಸ್ಮಲ್ಕ್‌ ಪ್ರ್ಯಲಿ. 
j . 
[NR , ಹಾವೇಟಿ ಹಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಣ್‌ (ಖಕ್ಯಿಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಬಿಆರ್‌0) 9,90 ಮೆ//ಸಾಯಿ ಸುಧೀಡ: 9.12 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
I | H 
ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಕಳ್ನದ್ದೆ ಪ್ರೈಲಿ 
mM ಹಾವೇ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ಮತ್ತ ನಧ್‌ವನನ್‌ ಮಾನ್‌ ಎಣ ನರ್ಮಾಣ 3737 'ಮೆ//ಗ್‌ಕಮ್‌ ಜಾನವ 1854 |ಡುತ್ತಿಗ್‌ ರದ್ಧುವಡಿಸಲಗಿದ 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ದೆಚ್‌ವಿಆರ್‌ಟ2). ಕನ್ಕ್‌ಕ್ವನ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಲಿ, ಜೆ.ವಿ > 
f 
} Hl NW N 
[TT ಹಾವೇರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಘ್‌ಎಎಲ್‌ ಮಾದರಯ ಎಸ್‌ ನಷ 25.65 'ಮೆ//ಗುರು ರಾಘನಾತ್ರ' 15.21 ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i} ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಯು-೧೬ಯೆಟ್‌ವಿಆರ್‌ಂ2). - 'ಯೋಷನಿವಾರಣಾ 
| ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ 
! ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 
: | ದೋಷಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ 
! H ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Hf 
es ಹಾವೇರಿ 24೫7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-ಯಹ್‌ಚ್‌ವಿಆರ್‌0) 3೫೫ [ಮಗನ್‌ ನವಾವರ್‌ 390.61 [ತಾಮಗಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ನೆದ | 
| 'ಇನ್‌ಪ್ರಾಸ್ಯಕ್ನದ್ಯೆ ಪ್ರೈ. 
rR” ಹಾವೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-೧2ಹೆಚ್‌ಬನಿಆದ್‌06) 0.56 'ಮೆ/1/ಎಲ್ಲನಗೌಡ 0.56 ಾಷನಾಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ] 
| ' ಎನ್‌.ಕರೆಗೌಡರ್‌ 
aT | `ಜಾವೌರ ಮತ್ತು '|ಸಾಳಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃಕ್ಕ ಇಷಾ ವ್ಯಾನ 235 STAT PUN 
| . | K ರಾಣಿಟೆನ್ಯೂರು ಕನ್ವಕ್ಟನ್ಸ್‌ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 
i K 
| 


ls. 


i» 


ಇ. 
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ಎಸ್‌.ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಟು-0ಆದೆವಸ್‌ಆರ್‌02) . |ಇನಾಸ್ಟಕ್ಕರ್‌, ಬಿ.ವಿ. 
- ಳದ 


ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ ಅಳವೆನಿಸುನಕ ಮತ ನವನ್‌ ಮಾದನ 
ಐಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಯ-2 ಟ್‌ ಎನ್‌ಆರ್‌02ಎ) 


1 ಸ] ಹ Se ಹ 
22 ರಾಣೆಟೆಸ್ಕೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ಜಲ ಅಳವಡಿಸುವಿಳ ಏಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌, ಮಾದರಿಯ 
- ಎಸ್‌:ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಣಾಲ (ಪ್ಯಾಕೇಜು--02 ಅರ್‌ ಐನ್‌ ಆರ್‌೧2ಬಿ] 
\ p 4 : i 


[3 
| 
3] ರಾಣೆಚಿನ್ನೂರು ಕೊಳನ ಪ್ರದಾಕ ಆಭಚ್ಛಕ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಾಕಜಾದವನ್‌ ಬದಗ Tr ಮ 


ಕಾಮೆಗಾನ ಪೊರ್ಣಗೂ: 


ಗಿದೆ, 


37 ನಜಂಯಪರ ನಜಯಮರ ಯ್ಹತ್ನದಕ್ನೆಹುವ ಒಳಟರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
| 'ಹಂಟದ್‌ಸೆಪ್ನನ್‌, ಜೊಸ “ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆ 
(ಡಿಸ್ಕಕ್ಸ್‌ ಎ) ಹಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಟು- p 
) 2ಟಿಜೆಆರ್‌02) ) ' j 


i) mE cash] 


3% ' 7 ನಜಪಪರ 


ಡಿಸ್ಕಿಕ್ಸಯಲ್ಲೆ'ಬ೪ಚರಾಡ ವೈವಸ್ಸ್‌ ಸಬ: 
j ಖಾದರಿ ಎಸ್‌ಟಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಕ್ಕಿಕೇಳು-೧2ಬಿಜೆಚಲ್‌02ಎ) 


; p { 


128]  ನಟಯಮರ ಳಟರಂಡ ವ್ಯವನ್ಳ ನುಧಾಟಣ ರ್‌ 
{ 
1 7 ನಜಯೆಪಲ 0 ಕವ ಎದಯ ಪ್ಯಾಟಿ ನವ ಯಾಗ ಕೇ LET de 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂನದೆ. 
(ಪ್ಯಳೇಣು-2ಬಿಜೇಳರ್‌ಗಿ ಸ). [ಲ 'ಎನ್ನಿರಾನ್‌ಮಂಟ್‌. ೈ.ಲಿ. 1 
8] ನಿಜದ ಸ್ಹತ್ನಡಲ್ಲಿರುವ ಎಳ 5ಟಂಡಿ ನೈವಸ್ಥೆಯ `ಮರ್ಷಸ್ಕಾಪನ ಹಾಗೂ 2 ಮಗವಸಸ್ನೇಜಾದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 
| ೨ |ಸಂಟರ್‌ನೆಪ್ಪನ್‌, ಹೊಸ ಪ್ರದೇರಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಿಸ್ತಲೆಣಿ k ಕಸ್ಸ್ಯಕ್ಟನ್ಸ್‌ | 
) (ಡಿಸ್ಬಿಕ್ಸ್‌ ಎ) ಕಕಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಣ - ಉಳಿಳೆ ಕಮಗಾರಿ i, 
(ಪ್ಯಾಕೇಜು-2ಬಿಜೆಲರ್‌0ಯಡಿ). 
38 ನಜಯವ825 ಡಿಸ್ಸಿಕ್ಸಾ ಯತ್ನ ವಳಟರಾತಿ ವ್ಯವನ್ನ ಪದರ ಬಮ ನಧ್‌ಎಎವ್‌ ಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
> ಮಾದರಿ. ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಣ - ಲಉಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು- 'ಇಂಚಿನಿೀಯರಿಂಗ್‌ p } 
೧3ಟಿಜಿಆರ್‌0ಿ2ಇ). ' 
nS ಗೋಕಾಕ್‌ ಗೋಳ ನಗರಸಭೆಯೇಕ್ಲ ನಾರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥ ಸುಧಾರಣ ಇವಾಗ" ಮಗಹೈಳ್‌ ಗಾರ ಮಾನ್‌ಗಾಡವ 
[2 1 k 'ಮತ್ತು 'ಸಂಬಂಧಿಫ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಟು-ಗಿ2ಜಕೆಕ01) ; he 'ಇನ್‌ಪ್ರ್ರಿಸ್ಕೃಕ್ಟೆರ್ಸ್‌ 
p H % (ಇಂಡಿಯಾ).ಲ. 


Er ಗೋಕಾನ್‌ [2೧7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ವ್ಯಾಕೇಜು ಡಂ) ೫7 |ಮೆಗಜೈನ್‌ ಇರಿಗೇಷನ್‌ 54 ಾಮಗಾರ ಮಾರಗಾಂಡಿವ್ದ 
! ಫ್ರೈಲಿ : ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
. ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
| 
_ dl tl - — 
32 ಗೋಕಾಕ್‌ ಒಳಟರಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಎಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌ ಮಾದರಿಯ ₹7 ಎಂಎಲ್‌ 24.9 WE ಕನ್ಸ್‌ಕ್ಟನ್‌ 23.92 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
H ಎಸ್‌.ಟಿ,ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-೧2ಜಿಕೆಕೆ02) ಫಂ. 
[7 ಗೋಕಾಕ್‌ ಕೊಳಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ9ಮಗಾರಿ (ಫ್ಯಾಕೇಜು-ರಜ ಕ) 0.55 'ಮೆ/!ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 0.54 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್‌. 
| : K 
ನಿಪ್ಯಾಡೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಹ ನಾಬಾಧತ 141 [ಮಗಾ ಸಸ್ಯ 1038 [ಗುತ ರದ್ಗುಪನಿಸವಾನಿದ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಕ್ಯಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎನ್‌ಂ!), 'ಪ್ರಾಡ್‌ಕಸ್‌ ಲ್ಲ. 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಜ ಸಾವಾಧತ ECT Try 586 [5ಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂನಿದ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು .- ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-೧02ಎಸ್‌ಮಿಎನ್‌01ಎ). 
| » 
} 
ಮ _ 
mr ಸವಾ ೫%7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಫಜ ವವ] EE SET ಪನರ್ಣಗಾನದ್ಧಾ 
| ಪ್ರೈ.ಲಿ ಕನಿರ್ಯಚರಡ್‌ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
- ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ನೊಳಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌0) 0.27 ಮೆ/!ವಿ.ಎ.ಧಾರವ್‌ 0.27 ಕರಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗಾಡಿದ | 
1 . 
38 ಬೆಳಗಾವಿ, ಜಮಣಟುಂಡಿ, ರಬಕವಿ- | ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಳೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬಿ02) _ 6.2 ಮೆ//ಸ್ಕಾನ್ಸ್‌ದ್ಲ್‌ 1.78. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಬನಹಟ್ಟಿ, ಇಳಕಲ್‌, - ಕನ್ಸೃಕ್ಟಣ್ಸ್‌ 
' | 
§ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಕಾಕ್‌, 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ 
| 
[3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಮಬಂಡಿ ಒಳಚರೆಂಡಿ ಜಾಲ ಹಾಗೂ 7.6 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌- ಮಾದರಿ 21.91 'ಮೆ//ಎಪಿಆರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ 17.9 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
' ಎನ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಳೇಜು-02ಜೆಕೆಡಿ02) ಪ್ರ್ಯೈಲಿ. 
rT ` ಜಮಖಂಡಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಯ-02ಜೆಳಿಡಿ೧6) 0.96 Tafa } 0.94 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
'ಇನ್‌ ಫ್ರಾ 
ud . 
41 ಜಮಖಂಡಿ ಲಕ್ಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು 03ಜೆಕೆಡಿ03) 1.09 'ಮೆ..ಆರ್‌.ಡಿ.ಕಿತ್ತೂರು LI Jem ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
' 
[ee 


——l 


FEN ರಬಕನ-ಬನಹ Tudo wo ಮು ಎಫ್‌ಎ: ಯಾದರಿಯ ೫ ಎಂವಿ 64 | [S/ fos ಫೀ TUT ಕಂಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
k ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿಮ (ಪಕ್ಯಿಕೇಜು-೧2ಆರ್‌ಲುಕೆಗಿ). I (ಜೆವಿ) ಒಳಚರಂಡಿ ಮನೆ ಸಂಪಕ್ಕವನ್ನು 
' ; ig 3 ನಗರೆಸಭೆಯವರು 
: 4 \ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ 
ಸ K) ies 
; 
} ಈ f 2 f p ಬ 
33 ರಬಳಪ-ಬಸಹಟ್ಛ aa ಪ್ರದೇಶ ಇಭಿನೃದ್ಧೆ `ಕಾವಾಗಾರ ಪಾಸು ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
kB K K R ಫಿ 1 
el SN _ po pO Hl 
Ke ಇಳಕಲ್‌ ನ ಎಎರ್‌ ಮಾದ ವನ್‌ ಇನ ನಾನ ಹಾಗೂ 4587 2.63 ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ಮುಪಗಿಸಲಾನೆಡೆ- 
ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ (ಪ್ಯಾಕೇಜ:-02ಐಎಲ್‌ಕೆಯಯ). i 
Ee ( ಮ : Lp ¥ |__ RN: 
45 | ಇಳಕಲ್‌ ಎಫ್‌.ಎ.ಎಲ್‌ ಮಾದರಿ $ ಎಂ.ಐಲ್‌.ನ ೫2 ನರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 3271 : |ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್‌ 3812 ಕಾಮಗಾರಿ ಖೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಜಲದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು-0ಐಎಲ್‌ಳೆರ). k y K ಎನ್ವಿರಾನ್‌ ಮೆಂಟಲ್‌ ದೋಷನಿವಾರಜಾ 
p i i ' [ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ 'ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಏಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ 
1 Ws] : 
- ೫ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. j ಫಟಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 
A NE: ದೋಷಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ 
l ! ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
py 1 
46 ಇಳಳಲ್‌ ನ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರವ ಕಾಮನಾ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-ರ2ಐಎಲ್‌ಕೆ0!) ; 1706 Tಮಗಗನಯೋರೆಷಾ 877 [sabred drarAodd 
) Pl ಹಾಗೂ ನಣಿರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ 
$7 j [ಕಾರ್ಯಚದಣಿ ಮತ್ತು 
F ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 
[ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

[7 ಮ್‌ ಕಾಮಗಾರ ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಿದ. 
— | ಪ ಜಿ ಟೆ —— ಬ 
[13 ಇಳಕಲ್‌ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಳೇಜು-02ಐಎಲ್‌ಕೆ0) 082 'ಮೆ//ಅಮರೇಪ್‌ ಕೆಬಡಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

Hl p } 
j ಜಿಪಿ 
eS SN 3 ಪಿ! ಭನ ನಾ [ಎ NE ನ ವ ವ Ry 
| 49 ಬಾಬಾಮಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಾಳಿ ಗಬಿಡಿಎಮ್‌02) 7 6.83 'ಮ;/ಅಬಿರಾಮ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
; } . 
| ಈ ನನಾ 
50 j ಬಾದಾಮಿ "ಮಳ ನಡು ಚಾಡಿ ನಾನ [NESTE SE TF ಗಾರ ಹೂರ್ದಗೂದದೆ. 
| | 
ಬಾದಾಮಿ" ನೊಳಡ ಪ್ರರ ಅವವ ಇವ SRR Th SE ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೂೋಂಡಿದೆ. 
ಬಿಪತಿ ಮಟ j 
ಈ 52ರ ಕಲ್ಲುರ್ನ [ಬದ್ಧ ನಜಾರ ಪ್ರದಾಕದಟ್ಟ'ಪನಾಬಾತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹ್ಯಾಳಿ | [RT ಶ್ರೀ ಆನೇ ಘಾ mire ಗವ 
\ ಜಿಯುಬಿರಿ!) p 
ಈ Ld ವಹಿ RT Fe ನ RN ಭಾ J 


53 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್‌. ದರ್ಗಾ - ಔಟಾಲಯೆ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ K.65 ಶ್ರೀ-ಸಂಜೀವ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 2.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
\ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-ರ2ಜಿಯುಬಿ03} ೩ ki 
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಜಿಯುಬಿರಿ2) 35.07 ಮೆ//ಕೋರಮೆಂಡಲ್‌ 1.56 [ee ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿಬೆ. 
58 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸಾದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಎಸ್‌.ಟೆಪಿಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 473 ಮೆ!!/ಹೆಚ್‌ಎನ್‌ಬಿ 48.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ವಹಣ" (ಪ್ಯಾಕೇಜು-0ಜಿಯುಬಿ02ಎ). ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 
| 56 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸಗರದಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 2.69 ಶ್ರೀ.ಅನೀಲ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ 5] ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಗಿ] 
[ p ಕಾಮಗಾರಿ (ಮ್ಯಾಕೇಜು-02ಚಿಯುಬಿ0ಎ) ಪಾನ್ನೇ 
— ಘು dk 
| s7 ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ Tugs ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಸ್ಪರಣ್‌ - ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಕೇಜು- 27.63 ಮೆ// ಪ್ರಗತಿ 35.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಚಿಯುಬಿ02). ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ಸ್‌ 
% ಶಹಬಾದ್‌ ಹೂಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರಬರಾಜು 26 ಮಗರ್‌ ಮತ್ತು 1792 ಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುರ್ನಸ್ಥಾಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಸುರಾಃ ಇಂಜಿನೀಯಲ್ಸ್‌ 
(ಫ್ಯಾಕೇಜು-02ಎಸ್‌ಟಿಡಿಂ1). ಪ್ರೈಲಿ. 
— + 
55 ಶಹಬಾದ್‌ 247 ನಿರೆಂಪರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಹ್ಯಾಕೇಜು-ವಿಸ್‌ಐಂ1). 1.82 ]ಮ//ಬಶ್ನರಾಜ್‌ 1103 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
i | ಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಕಕ್ನಲ್ಸ್‌ ಲಿ. ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
| k ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಇ 
| LU 
w J ciated ಯಾದಗೀರ್‌ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು "ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣ್‌ (ಫ್ಯಾಕೇಜುನವ್ಯಜದಗ) 71 ಮ//ಪ್ರಗತಿ`ಕನ್ಸೃಕನ್ಸ್‌ 6.83 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| } 
61 ಯಾದಗೀರ್‌ [ಆಗ್ಗಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ೫ಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು- 1.17 ಮೆ//ಕೊಟಾರ್ಕಿ [N73 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
02ಎಫಘ್‌ಜಎಸ್‌03) ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಿಳ್ಟನ್ಸ್‌ 
ಯಾದಗೀರ್‌ 12೬7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಳೀಣು-03ವೈಜಿಆರ901). 14.79) |ಮೆ//ವಿಲ್ವರಾಜ್‌ 14.18 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ರಕ್ಟದ್ಸ್‌ ಲಿ. ತ 
ಯಾದಗೀರ್‌ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಪಾಜೇಜು- 25.14 ಮೆ/!ಅಭಿರಾಮ್‌ 4.07 ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
j ಉಸವೈಜಿಆರ್‌02) ಇನ್‌ ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌ ಎಡಿಬಿ ನೆರವು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ 
| ಪ್ರೈ. ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
| ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: 
SN, | 
[oC ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗೀರ್‌, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-0ಎಸ್‌ಸಿಬಿ03) 4.75 ಮೆ//ಕೊಟಾರ್ಕಿ 4.12 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
1 ಜೀದದೆ ಶಹಬಾದ್‌ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಿ್ಟನ್ಸ್‌ 
| ಯಾದಗೀರ್‌ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
CNT ಬೀದರ್‌ ಬೆಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು 5ಡಿ ಐಸಿ?) 03 ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಳರ್‌ ಕ. 0.49 ಕಾಮಗಾರಿ ಘೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


te 


rr ಬಾದರ್‌ ಹೊಸ ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವೆ್ಸಿ ಗೂ ನೇರು ಸಾಸ್ಕರಣ PFT Tie Tams ar 
ನಿರ್ಮಾಣ (02ಬಿಡಿ ಟರ್‌) ” ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ ಮತ್ತು 
} SN ಎ ಗರಪಾಸಗದೆ ಹೊಲಿ : 
Fe ಬೀದಡ್‌ ವಿತರಣ ಜಾಲ ಸುದಾಲೆಣೆ (ಇ 2758 [ಮ;/ಮೆಫಾ 2.1೬ [ಣಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಡಗೂೊಂಡಿಡ 
0 'ಸಂಜಿನೀಯರ್ದ್‌ ಮತು | 
§ ನ್‌ಹ್ಞಾಪಕರ ಹೊಲಿ __ 
Kr /ವಿಶ್ವರರಿಚ್‌ H 32.84 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
A : 'ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಯಳಲ್ನ್‌ ಲ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಜಣಿ 
| ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
\ / 
i | ಗ2ಬಿಡಿಆರ್‌02). ; 
| -1 § ಮ ; 
I [ಣನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏಳ ಬಲಂ ವ್ಯವಸ್ಥ ನ | 
K 
| 
7 : 
SE _ dl 
7 ಜದ ದರ್‌ ಕೋಟೆಯ ಬದಕ'ಸ್ಹಚ್ಛಗೂಳಿಸುವ ಇಾವಗಾರಿ (ಹ್ಯಾಳಾನನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗಾನಿಡ 
 lowdeu2a) ! 
H K K i 
__.. pe — SN Hl 
ಬಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕ್‌) . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗ . ] 
ನರಸಿಂಹರಾಜು | 
} NS | RU _ 
re ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ `ಹೊಸ ಸನಟು ಸೇರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಗೆ"ಜಾಗೂ ಹೊಸ ನೇರ ಸಸರ 28 TT ಗಾಮಾ ಪೂರ್ಣಗೆ/ಂದಿದೆ | 
ಘಟಿಕ '(ಪ್ಯಾಕೇಜು-02ಬಿಎಸ್‌ಕೆ೧) § |ಹಂಜೆಸೀಯದ್ದ್‌ ಮ್ತು Hl 
sf — me J ಇನ್‌ ಸಾಸ.ತದೆ ಸಿ - ! 
75 ಬನವಕಲ್ಲಾಣ 14x7 ನಿರಂತರ ನೀರು :ಸರಬಲಾಜ: ಕಾಮಣರಿ (ಖ್ಯಾಕೇಟು-ಗಿಸಲಿವಸಕೆಂ1) ಮೆ/!ವಿಶ್ವರಾಜ್‌ ee 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು.' 
- " 'ಇನ್‌ಘ್ರಾಸ್ಯಕ್ಟದ್ದ್‌ ಲಿ: . |ಕನರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ | 
K j ಹೆಂಳದಲ್ಲಿದೆ. 
} 
ES i _ SN _ RN I 
[7A ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿರಾಮಳೆ ಬಳದ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮುಣ 1.32 ಮೆ/!ವಿ.ಆರ್‌.ಬಾಟೀಟ್‌- 1.25 ಸಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' (ಪ್ಯಾಕೇಟು-ರ ಎಫ್‌ ಇಎಸ್‌] ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ » / 
SU _ RR i A _ j 
77 ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಗಟು ನೀರು ಸೆರೆಬರಾಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾ 3 TST ಕಾಮಗಾರಿ ನೊರ್ಣಗಂಡಿದ 
ಬಿಎಲ್‌ವೈಗ। ಎ). - ಮ್ತು ಸಾಯಿ ಸುಟೀಟ್‌ 
| SS SO - ಮ CC RS NN 
FS ಬಳ್ಳಾರಿ [ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಲಿಮ8ೌ ಹಾಗೂ ಸಂಗನಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ`ನೀರು ಶುಧ್ಞೀಸತೂ 849 Tಮೆ/ವವಲರನಿಎಲ 1640 ಮಗರ್‌ 
' ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಯಣುರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಳೇಜು- [ಮುಳು ಸಕಯಿ ಸುಧೀಂ 
ಬ?ಬಿಎಲ್‌'ವೈಂ।ಟಿ). (ಜೆವಿ) 
ಥ ಸ್ಯಾರಿ [ಬಳ್ಳಾರ ನಗರದನ್ನ ಫಾಂದ ಜ್‌ ನತ ಜಾಲ, ಎವ TESS 
. [DNR ಬಳಕ; Kf 3 a 
- R (ಪ್ಯಕೇಚು-0ಬಿಎಲ್‌ವೈ?1ಿ] ಇನ್‌ ಫ್ರಾಸ್ಕೃಕ್ಸಲ್ಸ್‌ 
ಸ SN RN ಮ SN WS CR 


3 ಇಳ್ಯಾಥಿ 2447 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-03ಬಿಎಲ್‌ವ್ಯಂ1). 68.77 [ಮೆ/1ಎಸ್‌ಪಿಎಂಎರ್ಬ” TAT ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಯಕ್ನಲ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 
TE ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೆಡ್‌ ವಕ್ಸ್‌ಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು 0.53 ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ದೆರಾಮಣ್ಣ 0.5 'ಗಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈಲ 18) * 
Ro ಬಳ್ಳಾರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು - ಮೋಕಾ ಜೆಡ್‌ ವಕ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ತಡ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 0.58 ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ದಂಉಯಮಣ್ಣ 0.55 ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ. 
ಪೈಖ್‌ ಳಲ್‌ವರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 02ಬಿಎಲ್‌ವೈರಿ। ಇ) K ' 
83] ಬಳ್ಳಾರಿ [ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸುದಾರಣೆ- ಟ್ರೆಂಚ್‌ ಲೆಸ್‌. 4 ]ಮೆ//ಅಯ್ಯಷ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ರಾ 1.71 ಕಾಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ: 
[ಶಂತ್ರಜ್ಞಾನದೆ 1067 'ಎಂಎಂ ಎಂಎಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ಅನ್ನು 150 ಎಂಎಂ ಡಯಾ ಪ್ರಾಚೆಕ್ಕಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. p 
ಎಂಎಸ್‌ ಪೈಪ್‌ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್‌ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಲಿಪುರ್‌ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಘಟಕದ "ಹತಿರ 85.30 ಮೀ ಪೈಪ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ 
ಂ2ಬಿಎಬ್‌ವೈಗಿ1ಎಫ್‌) 

34 | ಬಳ್ಳಾರಿ [ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಘಟಿಳಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ನರ್ಮಾಣ, ರ Ta ನಾಥ್‌ ಗಾ ಹೊರ್ಣಗೊೋಡಿದ 
ಕನವಲುಗಾರರ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ರೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಟು ಸಂಖ್ಯೆ - ? 
ಂ2ಟಿಎಲ್‌ವೈಂ1ಜಿ) 

i - 
| ಹೊಸಪ ಡಂಸಪೇಟಿ ನಗರನಢೆಮಲ ನರು ರರಾಜ ಸಧಾ ಮಾ ರಾ Tem Form 
» ೧1ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿರಿ ಗ). 'ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಯಳ್ಳದ್ಸ್‌ ಪ್ರ್ಯಲಿ 
$6 | ಯೊಸಬೇಟೆ 24X7 ನಿರಂತರ ನೀರು. ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು -(ನಹೆಬ್‌ಪಿಟ0)) 460) ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿಎರಎರ್‌ 4412 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣಾಮ 

| ್ಸ ಪ್ರ ಇ 

ಸನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಯಳ್ನದ್ಯ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 

7] ಹೂಸವೇಟೆ. [ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣಿ - 46 $:ಮೇ ಒಳಚರಾನಿ ಜಾಲದ ಮಾಕ್ಕ ಪಗ್ಯಾಪಾವ ಮತ್ತು 20.71 [ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಡ್ಮವನಿಸವಾನದ 

} | ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುದಿಳೆ, ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ ಹಾಗೂ 1.75 ಕಿ.ಮೀ' ಮಳೆನೀರು ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ¥ « 

1 ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-01ಹೆಚ್‌ಪಿಟಿ೧2ಿಎ). ಪ್ರೈಲಿ. 

l { ಳೇ 

—ಜೂಸಪ್‌ಟ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ಸುಧಾರಣ್‌ - 27 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಎಎಸ್‌ವಿ ಮಾದಕ 21.05 'ಮೆ/1ಶ್ಕಾಮರಾಜು ಮತು 23.7 EET ಇಮ್‌ 
ಎಸ್‌.ಟೆ.ಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಗೂ 2 ವೆಟ್‌ ವೆಲ್‌, ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಶ್‌ | 
ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ಯಾಳೀಜು-೦1ಹೆಚ್‌ವಿಟಿಂಟು). ಪ್ರೈ.ಲಿ. 

ee '  ಹೂಸಖೇಟೆ ಒಳಚರಂಡಿ ವೈವಸ್ಥೆ (ಪ್ಯಾಳೀಜು ಹವ ME TR k - 

ಫ TT ಸವಸ್ಮ ವ್ಯಾ ; f ಥ 7ಗ್ಗ್ನ ಇನ್ನಸ್ಷ್‌ D5 red rag 

WN ಸ ಗಂಗಾವಹಿ ಮತ್ತು [ಅಗ್ನಿಲಾಮಳೆ ತುರ್ತುಸೇವೆಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿಮಾಣ (ಪ್ಯಾಕೇಜು- 248 ಮೆ/!ವಿ.ಆರ್‌.ಪಾಟೀಲ್‌ 2.49 ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಣನನಡಿವ 

ie ಸಿಂಧನೂರು  [02ಎಘ್‌ಇಎಸ್‌ರ) ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ ಬ 

iD H 
IT ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಳೇಜು-02ಎಸ್‌ಸಿಬ03) 0.57 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌ [ ಗಾ ಹಾರ್ನಸಾಸರ 
ಶಿ ಒನ್ಸ್‌ 5೨ ; 
| ಸಿಂಧನೂರು 


ವವ 


ಬ Freee ಕೊಪ್ಪಳ [ಒಳಟರಂಡಿ ಸಂದ್ರಹಣಿ ವೈವನ್ಥ ಒದಗಿಸುವ ಎಘ್‌ವವರ್‌ ಮರ್‌ REN ee eee 
ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ ಎಸ್‌:ಟಿಓ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಸ್ತು ಸಂಭಂದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅರವಿಂದ್‌ ಲಿ. ಎಡಿಬಿ ನೆರವ್ರ ee ಯವಾದ 
(ಪ್ಯಾಳೇಯ-02ಕೆಪಿಎಲಗಿ2). j ತರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು - 
; ಸ್ಸು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
| —— ಹ್ಹ್‌ ರು 1 
3 ಗೆಂಗಂವತಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ೫೭ಮಗಾರಿ (ಪ್ಕಾಕೇಜು--0ಚಿಟೆಎ0) ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣ” 
3 ಗಂಗಾವತಿ ನೊಳಟಿ ಪ್ರದ ಅಭಷ್ಯನ್ನಿಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜು ರನನ ದ J ರಾ 
[YS ಗಂಗಾವs Bvt ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿನ್ಯದ್ದಿ ನಾಮಗಾನಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು ಎಸ್‌ಸಿ | [NN 
| 
| ] 
Tರಾಯೆಚೊರು ರಾಯಚೊರೆ , 
| 
[7 ರಾಯಟೊ ಸಾಮಗಾರಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರಾಯಟೂರು ಹೊಸೂರು ವಲಯದಕ್ಲ ೬ ಳಚರೂನಿ ಜಾ 84 ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರನ] 
ಎನ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೂ ಸಂಬಂಧಿಫ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪಾಕೇಟು | Kiba 
ಟ 2ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌(2). | 
| ಮ ವ —್‌ 83.66 E ಲ 86.13 RS 
Fs ರಾಯಟೂರ ವಕ್ಗಸ್‌ಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ `ಬಳಚರಂಡಿ ಲ ೬ನ ಪಂ ಮೆಗಸ್ನೆನಿಕ್‌ |ಕಾಮಗಾರಿ` ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ] 
` ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಎಫ್‌.ಎ. ಎಲ್‌ ಮಾದರಿ ಏಸ್‌.ಟಿ.ಏಿ ನಿಮರ್ಶಿಂ ಹಾಗೂ ಅಕ್ವಾಟಿಕ ಜೆ.ವಿ 
"4 ಸ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ಯಾಳೇಜು-0ಆಲರಸಿಆದ್‌ಗ). 
ao ನಾಹುಚೂರನಾನರರ ಆಧವೃ್ನ ನಾನಾರ ಚಾ See ERE ಪೂರ್ಣಗೊಡದ 
ಸ ಇನ್ಸಾಟಿಕ್‌ ' 
ಸ y _ | ಸ್ರಿ 
Tor ರಾಯಚೂರು 24೫7 `ಫಿರಂಶರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ಯಾಕೇಜು-04ಆರ್‌ಸಿಆರ್‌01) 7993 "']ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿವಂವರ್‌ 60.8 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಷನಡ 7] 
33 'ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಯಕ್ವಲ್ಸ್‌ ಪ್ರೈಲಿ. Ka 
: BE ಸ ಈ ಮ 3 ಪ 
102 ಸಿಂಧನೂರು 24೩7 'ವಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ (॥4ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿ0!) 80.66 |ಮೆ//ಎಸ್‌ಪಿವಂಎಲ್‌ 1೫38 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನರ 
} F ಪ p 
| | 'ಇಸ್‌ಫ್ರಾಸ್ಯಕ್ಕದ್ದ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ. 
Ha F ಗನ್‌ ಸ್ಸ ಹಾ FOES - 
70% ಸಿಂಧನೂರು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಗೂ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರಾಶೇಟು- 535,75 'ಮೆ//ಯುಪಿಎಲ್‌ 5೩.03 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲದ್‌ 
3ಎಸ್‌ಎನ್‌ಡಿಣ) . ; 2 ಂಚಿನೀಯರ್ಸ್‌ | ಸ 
N ) ವ o k 'ಜಿಮಿಟಡ್‌ | 
7] ಸಿಂಧನೂರು ಕೂಳಚಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರ 7 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ TA —ಾಗಾರ ಮಾನಾ | 


(ಪ್ಯಾಕೇಕಟ-೦2ಎಸ್‌ ಬುನ್‌.ಡಿ.೧6) 


7705 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಸಗಟು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಚ್ಚ ನೀರು 11.07 ಮ//ಸುಪ್ರಧ ಶನ್ಕ್‌ಕ್ಷನ್ಸ್‌ 11.03 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೈನ್‌ ಪುರ್ನಸ್ಕಾಪನೆ, ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಡ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರ p K ಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 56 ಕಿ.ಮಿಗಳ ವಿತರಣ ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಮ್ಯಾಕೇಜು- 
02ಸಿಆರ್‌ ಎನ್‌). 
06 | ಚಾಮರಃಜನಗರ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಫ್ಯಾಕೇಜು-02ಸಿಆರ್‌ಎನ್‌01ಎ) 4.3] ಮೆ/!ಸುಪ್ರಧ ಕನ್ಸ್‌ಕ್ಷನ್ಸ್‌ 445 Rend ಮಾನಾ 
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